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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸಭೆ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು, 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


1. ಹುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1443 
2. ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಶೀ ಐವನ್‌ ಡಿ'ಸೋಜಾ 
3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 19.03.2020. 
4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ "ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು, 
3 
ಸಂ. ಪ್ನಿ ಸ್ತರ 
ಅ /ಪೌಮವಾಫಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾ ನನ್ಸನನಾಡ ಉತ್ತರ ನ್ನಡ” ದಕ್ಷಿಣ `ಕನ್ನಡ`ಮತ್ತು' 


ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 54 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.364. 32 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 23 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಹಾಗೂ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(ವಿಷರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.75.00 
ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 20 es ಹಾಗೂ ಉಡುಪ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 155.00 ಕೋಟ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 134 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತವೆ. 


ಗಾ ಪನ್ನಗ ನನ್‌ ನಷ 


ಏರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 
ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನಿನದು 


ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ದದ ಉಬ್ಬರದ 
ಏರಿಳಿತಗಳಿಂಬಾಗಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ “ಉಪ್ಪು 
ನೀರು ತಡೆ ಗೋಡೆ” ಗಳನ್ನು (SWED) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ 
ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು 
ಮಿಶ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತೆಡೆಯಲು ಕ್ಲಾರಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 139 ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ 


ಗೋಡೆ (SWED)/ ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


w 


ತ್ತರ ನ್ನಡ 'ಜಕ್ಷಯಲ್ಲ 8ರ, ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನ ಜಿತ್ಷಯಲ್ಲಿ 307 
pe [se > [SY ಲ್ಲಿ ನಾ [sd 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ; | ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 360 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಿಂಡಿ 
ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ`ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ! 


ಅನ್ವಯ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನಷರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಡಢ3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಷಕ್ತಯಲ್ಲಿ `ಸ್ಹಾ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


pS 


Ta ನಷ ನನಯ ಗ೦-20ನೇ ಸಾಶನಲೆ "ಒಟು, 193 
[3 Li ಬಾ [5 ನು pl 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಸ4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 


da 
ಫಡತ ಸಂಖ್ಯೆ MD /21/1C0/2020 


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಜೆವರು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


022 


| 


700.00 


17400.00 


| 
ದಾಮ ಮೊತ ; ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ರ.ಸಂ | ಜಿತ್ರೆ ತಾಲ್ದೂಕು H ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 8 ತ್ವ) ಇದುವರೆಗಿನ ಚ್ಜೆ ; ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ವ್‌ \ $1 ರೊಲಕ್ಷ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 3 
i | | [ | 
| | | | 
3} 2 3 5 | [ 7 
7 ಉಡುಪಿ ೦ದಾಪ್ರರ 29500 | 69660 ಗೊಂಡಿದೆ. H 
j | 
\ | | 
| 1 | 
7 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 500.00 551.91 ರ್ಣಗೊರಡಿದ್ದು `ಗೇಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
{ [ay 
_ ನನ್‌ ಇವನ ಭಾ tl | ರ 
[RNS ಉಡುಪ ಹರುಷ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಹಾಲಡ್ಡ ಎಂಬಕ್ತಿ` ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 50 ಸಂಡಅಷಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು.`'ಗೇಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
| i ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಕಾಪ'ಗಸ್ರಾಪದ ಕರ್ನ ಉಷುನೇರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪನರ್‌' ನಿರ್ಮಾಣ 550ರ | ಕರಾರು ಕೃಗಾಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್‌ ರದ್ಮಾಪೆಡಿಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.`ಮರು 
| | i REE ಧು ವಾ ಸ ನ 
| | j [ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ಲೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
| \ L | £ ; 
1 ಉಡುಪ [EE ರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಶೆಷಾರು`ಇಉಷ್ತನೀರು ತಡ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 65000 2227 ಸಂಡತಷಾವ್ಣಾನವಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದ್ದ್ವು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 
—— — ——— 
[UAE ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮದ `ನೆಡ್ಡಾಲ "ಎಂಬಲ್ಲಿ `'ಉಪ್ತುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು "ಪತರ್‌ 22500 1 124 ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಷ್ಣುಪಡಸರಾಗಿಕುತ್ತದೆ. ಮರು 
i ನಿರ್ಮಾಣ | ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3 ————— — - 
12 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಪೋ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಠಿಂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಂಔ' ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಿರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 275.00 716.73 ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲಾಷೆ ತಡೆಗೋಡೆ, ಗೇಟ್‌ 
| ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಧಃ 
jd H } | 
3ಡಪ ಪಾಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಅಂಗಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| } 2 
ಇ ಉಡುವ ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ'ದಾಸಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ರಡರಷಾವ್ವಾ ನಾಮಗಾಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಗೇಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
| | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಪ್ರ ್ಲ: 
W | 5,260.00 4,447.87 
25 ಒಟ್ಟು ದೆಕ್ಸೆ ಉಡುಪಿ, ಜಿಲ 31,785.00 938217 | 
| i 2 ಮ si ಮ 


ಶ್ರೀ ಐವನ್‌ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 (ಅ) ಗೆ ಅನುಬಂಧ 


ಬ 
ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾ ಷ್ಲಾಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಸಂ. T ಜಿಲ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತೆ ಷೆಚ್ಚ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ವ್‌ = ಣಾ - ಚ ಹನ್‌ 
I 2 L 3 4 5 6 7 
[ iN ¥ [ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳಗಿ ಪಂಜಾಯತವ ಎರವಂಡ ಇಾಷರನ ವಾಗ ನಾ 
1 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ ಫಾ 200.00 79.70 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
“ ey ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿವ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮನೆ | 
2 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ [ರ ತಂಲನ ಕದಿ ಪ ರ 200.00 | 174.59 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ki [= pe 
ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (_ | 1 
3 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ nd ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳಂಗಿ ಹತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.06 97.78 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe) kd | 
jy SE ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಸಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ij 
4 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ 100.00 87.63 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು) 3 
| 
py ವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮರಾ ಪಾತರವಾಡ ಹತಿರ ವಾಲಾಕ್ಷೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಸ್‌ 
5 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ 3 = ಆ 100.00 55.46 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| R ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ ವಾಡಕರವಾಡ ಗಾಮದ ಹತಿರ ಬಾಂದಾರ - 
6 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ಕಾ = 100.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 ಬ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 3 ಈ 
1 y ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿವ ವೈಜಗಾಂವ (ಮಸಗಿ) ಹ. ಹತ್ತಿರ ವಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 3 
7 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ 100.00 86.91 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ಮಾ 
ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿವ ಮಾರಸಂಗಾಳ ದೇವಲ್ಲಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತಿರ ನಾಲಾಕ್ಷೆ 
8 | ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ 3 ಸನ ಬಸ (ನೇವ ನೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಜಾಸ್ಥಿ 200.00 182.16 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 3 
ಇ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
i 
ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಐತ 3 8 
9 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ಕನನ ಶರನ ಅರಾ ಪ್ರರ ಸ್ರಿ ಾಪಾದ್ಟ ಕಾಣಾ ವತ 200.00 204.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
M ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಲೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ge 
10 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ _ 362.00 428.82 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ) 
ರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ 
I ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು 300.00 331.43 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಾಂದೇವಾಡಿ, ಕಾಮರಾ, ಇಳವೆ ಮತ್ತು ದಾಬೆ) 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
pL 3 4 § 
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ 
12 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಲವಟ್ಟಿ, 375.00 
ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೌಳಿವಾಡ) 
8 5 ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲವಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ 
13 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ A Fac) ಗ ಗ 310.00 
3 ಇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ) 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿವ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿಗೆಹಳ್ಗಕ್ಷೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
14 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ [ನ ಲ ಬಲ್ಲ ಗು ಪಲ 100.00 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ಲರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟು 
15 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ [ನ್‌ ESS SE 100.00 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಸೇತುವೆ 
16 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ ಹಃ ಕ ಬುಸು 100.00 
ಈ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ 
(7 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ig I Lik SL 100.00 
_ ಇ ks ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ನಳಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
18 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಥರ ಕಡ ೪ತ 100.00 
3 | ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
i ತಡಿ: ಆಟ ಮಲಮುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ 100.00 
ಉತ p ಈ (4 
3 ಈ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಳಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಕಿಂಡಿ ಆ 
20 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸ ನ್‌ ಸಲ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಾ ಣು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಲಕ್ಷೆ ಕಿಂಡಿ 
21 | ಉತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಿ ici ಪ್ರಾ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Es ( ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಷಿ ಕಿಂಡಿ 
22 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹ್ರಸ್ಟ್ಯ ಆ ಸತ 100.00 
3 ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
fd 
23 ರ ಕನಡ as ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಗಾರ 100.00 
ಉತ್ತ A 
ಹ ರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಹತ್ತಿರ 
24 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ _ SUC ೪3 ie ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ci; ಬ್ರಿಡ್ರ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರಗತಿಯ ಷಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 7 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಸಾಲ್ಟೋಡ ಬ್ರಿಡ್ರ _ 
WR ನ್‌ ° ಜ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
g ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ, 200.00 


26 
ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ ನೀರಗುಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 


ik meetin ಹಣೆ eich | | | 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿಪೆಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ರ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 300.00 


29 ಉತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 
a: ಕಾಮಗಾರಿ 


4647.00 3880.84 


ಶ್ರೀ ಐವನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 1443 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಿವರ 


ಘೋಶ್ವಾರೆ-ಅನುಬಂಧ-2 


ಹ & | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ dm 
ಸುಂ. 
ಈ ಕಂಡಿಅಣೆ ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ls 
| | 
1 2 3 4 5 
1 ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ 307 306 
360 360 
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ಗೆ ಹಲಗೆಹಾ: 
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ತಡ 
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73 


ಸಲಾಗಿದುತ್ತಡೆ: 


'ರು ಸಂಗಟಿ: 


ಬುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾ: 


ಎಡಿನ್‌ ಮಾಗ್‌ 


ತಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸ 


ಹ್‌ 


137 


FTIR 


ರಜಮಾಡಿ ಗಾಮದ ಕೊಳ್ತಾಣಿ ಎಬಲ್ರಿ ಉ 


44.00 


ಸ್ಸ ತಂಡ ಅಣಳಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


್ಥ 


ಮಾಡಿ ಗಾಮದ ಶಿ ಮಹಾಲೆಗೇಶ್ನರ ದೇವನ್ಕಾನದ ಹಿಬಡಿ ಪಡು ಅವರಾಲ್‌ಮಟ್ಟು ಏಂಬಲ್ಲಿ 
ಸಾದ ಫಿ ಸ 


10.00 


ಇಂನಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


ಗ ನವನ್ಮಾಗಳಗ 


1000 | ಹೌದು ತಂನಿಅಡೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
15.00 ಹ್‌ { ಕಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಬೆ. 


ಸವವಾಗರುತ್ತದೆ. 


ಷವರ್‌ ಹಲನೆ ಹಾಕಿ ನಿ 


. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೇಟ್ಟು ಸನಗಳಟ್ಬುಗಳೆಗೆ ನರಾವ್‌ 
08 ಮೂರು ಕುಲೈಮಾರು ವಲ್ಲೆ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಇಾನರರ್ಣದ್ಮಾನಳಿಗೆ FT 
108 ಕಳತ್ರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಬಿಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ] ತಾನಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತ್ತದೆ: 
ಾಂಶೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇಜ; ಮೊಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಡಿ ಅಗ್‌ಕಟ್ಟು Kr: ಸ ಸಂಡಿಣಿಕಟ್ಟುದಳಿಗೆ 2 ದೆ. | 
ಮನಾ ಗಾಮದನಾತೂರು ಜೊಯಿಗೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | 1 ನವಟ್ಟುಗಳಿೆ 2 ಧದ: } 
ಎಲ್ಲೂರು ಗತ್ತಿಮದ ಬೆದ್ರಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 8ಡಿ ಅಜಿಕಟ್ಟು \ ಕ ಪಸ! ತಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹನ ಘಾನಾ ಸಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. \ 
[ಎಲ್ಲೂರು ಗಾಮದ ಕಗಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | [ಪಸ ಸವವಮ್ನಗಳಣಿ y=] | 
ಅದಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಕರಣು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | ಸಾನಿಅಣಳಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಾಕೆ ನಿ: ಗಡುತ್ತದೆ. } 
[ಪುಲ್ಲಾರು ಗಾಮದ ಗುಂಡರಕಟ್ಟಿ ತಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | | ಇಾನರಣಟ್ಟಾಗಳಣೆ ET] | 
ಏಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು | | ಇಾನಿಆಳಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಇಪದೆ. | 
ಚದೇಟ್ಟ ಎಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟು | | ಸಾನಲಣದ್ದಾಗತಣೆ ಗರಸಾಸವಾಗಿಕತ್ಪದೆ | 
೪ ತಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ] | { ಇನಾನಾಗ್ದುಗಗ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸುನಾದ | 
ವ ಸಮತ ನಂದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು Wi { [Ez ನರಾ ಪಾ ಮಾ ನೀಡ ನಾನಶುಸಾಗಿರುತದೆ. } 
i | ಸನನಾನವಾಗಡಾತ್ತವೆ | 
4 
1 


ಸಗತಟರಳಿಗ 


A 


ನ ಾನಲಣದ್ಮುನಣೆ 


ಕ್‌ ಸಡಲ ಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ 


ಇನನಿವಣಾಬ್ಯಾ ಗಳನ 


A 
ರ ಸಾದಹುವರಾನಿುತ್ತವ. 
ನ`ಸಂದ್ರಹಿನದಾಗಿರುತ್ತದ H 
H 5 `ನಾದ್ರಹಿನರಾಗಿರುತ್ತದ. —} 
H ರ ಸಂದಹಿನಲಾಗಿರುವಾದ. 
ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಬಸ್ಯಾಯಿಬ್‌ ನಾಹೇಬರ ಮನೆ ಬಳೆ ಜಾಪ್ಪುವೀರು ಪಡೆ ಆಣೆಕ! } ಟಿ ಸೆಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
[ರಾಭಾರಸಗೋಳಿ ಮುದ ಬ್ಯಾನಕೋಾನ ಎಂದಿ ಉಪ್ಟುನೀರು ತಡೆ ಅನ್‌ಕಟ್ಟು | ಕೆಂಡಿಅಿಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ`ಹಲಣೆ ಹಾತ ವೀರು ನಾನ್ರಹಿಸಲಾಗಿದುತ್ತದ: } 
ಸೈಲು ತೋಟಿ ಎಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು j 'ಡೀಆಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಣಿ ಹೆಲಣೆ ಹಾಕೆ ನೀರು ನಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
'ಮುದರಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳ್‌ಗುಂಡಿ ಎಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅನ್‌ಕಟ್ಟು ಸಾನವಣಾನ್ಯಾನಳನ ನಾರನಿಸವಾಗಿರುತ್ತದ "| 
[ಕೋಟೆ ವ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಕಂಡಿಕೆ ಎಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ಪಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಂಕ್ಷಹನರಾಗರುತ್ತದ್‌ 1 
ತಿಂಡಿ ಲಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ ಅ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. } 
ಕೆಂಡಿಬಣಿಕಟ್ಟುಣಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸೆಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂರನೆ ವಾರ್ಡಿನ ಮೂರಬಿಟ್ಟುವಿನ ಬಳಿ ಮೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಆಪೆಕಟ್ಟಿ ಲ್ಲಿ ತೆಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಣೆ ಹಾತೆ ಪೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. H 
|ನಂದಿಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ್ಲಾರು ಕೊಪ್ಪಳ ಮೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನೇಹುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡ ಆಣೆಕಟ್ಟು ತಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ' ಹಲಗೆ ಹಾಕೆ ನೀರು ಸೂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
[ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನಂಪಿಗೆಗರ ಎಖಲ್ಲಿ ಉಪ್ಟುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತಂಡಿಲಕದ್ಧ ಗಳನ ಪಾನ ಹಾ ನೇರು ನಾರನವಾನವಾದ } 
ರ ಮುದ ಟೆತ 'ಲ್ರ್ರ್ಯಾ ಎಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಲ್ಲ ಕೆಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ರೆ ನೀಡು ಪಡೆ ಅಣಿಕಟ್ಟು ನನ್‌ ನಾರನರ್ದ್‌ ಸಾನವಣನ್ಯನಾ ಸರು ನಂದಹಿಸರಾಗಿರುಪ್ತದ. | 
ನನ್‌ ನಂದ್ರಹಿನರಾಗಿರುತ್ತದ 1 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾನಿರುತ್ತದೆ: 


'ಸಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ರ ಸಾದ್ರಹನವಾನರುತ್ತದೆ- 


1-- T [NN | 


ಡ್‌ | 
ಡ್‌ ನಾನ್ಷಹನವಾಗಿಷಾದ್‌ ನ್‌ 
ಡು 5 ಸಾಕ್ಷಹುನಲಾಗಿದ್ದದೆ. | 
ಮಸೆ ಬಳಿ ತಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮ ಸಂದಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. } 
ಮೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು *ಮು ು ನಂದ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 
ಎಡ್ಕೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣ್ಣಟ್ಟು [ ಪ್‌ ತತ ಲಕಬ್ದರ ಹಂನ ಮಾ ನದು ನಾರನವರಾಗದತದ | 
ಸಿ ಎಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅರ್ಣಿಟ್ಟು 73 [E ನಲಣಾಬ್ಯಗಳ ಹಲಗ ಹಾ ನಾರ ಸಾರ್ಷನನದಾಗನಾದ 
ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡ್‌ [rz ತತಲಳದ್ದಾನಳಗ ಹಾಗ ಪಾ ನಾಮ ನಾಕನನವಾನರಾಡ ‘ 
ಟ್ರಿ, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಷಾ [> ತನದ ಹರ ಹಾ ನಡು ನಾಕ್ರನನವಾದಾ | 
ಡ್ತು ವಂಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನನಾ ನಾಷ್ಟಾ ರಾಗಿಡುತ್ತದ್‌ 
ದ R ಸಆಣಾದ್ಯಾಗಳನ 'ದಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ವಾ | ಕ್‌ ಸಾವ ಲಣಾದ್ಯನಗ ಪಾ ರಸಸವಾಗಡುತ್ತದೆ ನಾ 
ದ ಪಡುನಾಗು ಎಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನದ ] ಪ ನ ಾಷವನಾನ್ಯನ್‌ನ ನನ್‌ ಮ್‌ 
ಬೈದಂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಪಾಲು ಎಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಾ | [ಪನ್‌ ನಾರನಲ್ರೆ ಇ ಡವಟ್ಟಾನ ಪರಾ ನಾಡ್‌ ನಾಾನವಾಗದುನ್ದಡ್‌ p 
ಷ್‌ 'ಪನ್ಸಾ್‌ ತಡ ಲಗಾನ್ನುಗಳಣ ಜವನ ಹಾಕ ನಾಡು ನಾನುನವಾಗವ್ತದ್‌ 
H ಫಾ ನಟ್ಟ ಹರನ ಮಾ ನಾಡ್‌ ನಾವನನವಾಗಡಾಡ್‌ 
[re ಪ್ಪ ತಣು ಹರನ ನಾತ ನಾಡಾ ನಾಕ್ಷನನದಾಗವಡ 
f ಗನ್‌ ನನನ್‌ ಸಾದ್ರವಿನಬಾಗಿದು್ತದ ] 
H } ಆ ಸಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 
{ 'ನಾದಹಸರಾಗಿದುತ್ತದೆ: 1 
H ನಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ i 
H 'ದೆಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
೯ ನಾಕ್ರಹವದಾಗಿದತ್ತವ. ರ್‌ 
7 ಸಾನನನವಾನಾವ್‌ } 


ಸೆ ಬಳಿ ಇಂಡಿಆನೌಟ್ಟಾ ನಿವಾ ಇವವ 


; ನಾರಹುನಲಾಗಿಡಾದ 


ಸಂಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನ್ಯ 


ಮಾ ಷದ ಎಯಬದರು ತೋಡಿನ 3 ಕಂ ಇತಿಟ್ಲು 


ಸಾಲಗಳ 


ಪಾ ನಾಕ ಾಂತಅರಳಟ್ಟುಗಳಿದೆ 


¥ ಇಾಷರನಳಬ್ಯಾಗಳನೆ 
| | ನಾಟಾ 
[ಡಾಲರು ಕುತ್ತಾಡಿ ಗಮದ ನಹಿತೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಉ | ಇಂನಅಗೆಳಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ನನರ ವವ ವಾಲಷ್ಯರು ಷಾನ ವಾವ್‌ ರವರ್ಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಉಃ | ಕ್‌ FEET] 
ಸಾವನ್ನ ವಾಷ್ಣ ವಾಜಿ ಪಸೆ ಜತ್ತಿರೆ ಕಿಂಡಿಅನೆಸಟ್ಟು | ಪಸಕ 2 ತಂನಲಣಿತಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
| ಸಾ ನಷ ರ್‌ ನವವ ದು ಉನ್ದನೀರು ತತ ಇಣಾಬ್ಯ 3800; ಫ್‌ ERE] 
is ರ್‌ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಾಾ್‌ಸತವೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅನೆಕಟ್ಟು 50.00 i JE ತನನಲ ಕಟ್ಟುಗಲಿಗೆ 
ಾನನಮೂರು ಗಮದ ಧಮನ ವನಿ ಉಪ್ಪ ನೇರು ಈಡ ಹಡಿಅನೆಕಟ್ಟು EM | ಘ್‌ ಇರಾ 
| ಮಾಷ ಎನನ್ಗ ಬಡ ಅನಲ Vo | ಸಪರನ ಇರನಟ್ಟಾಗಳಿಗೆ 
\ ನಮವ ನ ಇಷ ಎನ ; ET j E್‌ಾ ದಸ್‌ ನನವಾನ್ಯಗಳೆಗ 
ನಾವದ ಮಾವನ್ನ ಇಾಷ್ಣ ನಾಡ ಆತ ಅಸಸಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. CT CET 
ಸಾವನ ಸಪಾದ ಅನ್ಯರು ಮನೆ ಉಳಿ ತೋಡಿನ ತಷರನಾನ್ಯು ನಿರ್ಮಾಣ. HT] ಕ್‌ 2 
ಮಾದ ಬನ್ನೇಲ್‌ಲಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನೀರು ಪಡ್‌ ಅಜೆಕಟ್ಟು J 50.00 | ಬ ಸಾಬೆನಲ್ಲ 
ವು ದರ್‌ ರ್ಮ ೧೯ ಉಮನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು WEN ಪನ ಸಾರನಲ್ಲಿ 
ವವ ಸಾರಾವರ ಐಂಬಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುನೀರು ಪಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು i 340.20 [ಪೆನ್ಸ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಯಹಸಲಾಗಲ್ತದೆ. 
ನಮವ ಪಡುಬೈಕಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುವೀರು ತಡ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು NEW ]ನಸಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
} ನಾಮದ ಕುಮೇರಿದುಡ್ಡ ಐಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಥೆಕಟ್ಟೂ T3060 | ಫಾ ಸಾನನವ್ಲ ತಾಡಿಆರ್ಣಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
| ಸನ ನಾಮದ ಸುರಾಲು ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಐಲಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು Ki 41.00 ಪನ ನಾನ್‌ ಲಅಡಕಟ್ಟುಗಳೆಗೆ ಹ 
| ಬಲ್ಲಿ ಕಂದಿ ಅನ್‌ಕಟ್ಟು {00 TY ಫಾ ನರನ ಡಲನಕಟ್ನುಗಳಿದೆ ಹಲಗೆ ನಾರಾ ಸನನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ವ 8 ಅಣಕು 38 | ವಾನರ ಾಬ್ಬಾಗಳಿಣ ಸಾ ನಸಲಾಗದುತದೆ 
ಸರ್ಪಿನಳಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು [io | ಶ್‌ “ನ ನನತ್ದ ಇನ ಲಣಳಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನನರಾನನುತದೆ. | 
ಹೊಳೆಗೆ ತಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | 130.00 | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಡಿಲಣಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ ನಾಗಿನನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
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ನಾನವಸನುಗಳಿನೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು 


ಇತರರ ಬಸೆನೆಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ 


ಮಾನ್‌ ಮಾತ್ರ ಮಂತನಕೊಡ್ಗುತುಮಾರ ಹಾ ಮ 
|ದೊಡ್ಡತೋಡಿಣೆ ಕಿಂಡಿಸೆಕಟ್ಟು 


— 
H 
\ 
lj 
} 
| 
| 
f ರಾಣ ನಾಮದ ನಾನ ನರವಂರ ಮನೆ ಜತಿರ ಹೊಳೆಗೆ 'ಇತ್ಡರಾಗ ಕಡಿ 
7 ಇಮಾಂ ರಾಮದ ಕೊಣ್ಣೆಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸಕ ್ಲ ಸಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ರನ ಇರಾವನ ನಾದವು ಎವಲ್ದೆ ಕಂಡಿ ಅಡೆಕೆಟ್ಟು [ಪ್‌ ಸರನ್‌ ಸಾನವಣಾನ್ಯಾಗಳಿನೆ 
ಗಾ “F ನ ಾರನಸವನ್ನಾ ವಬನ್ಗಕಡಿ' ಅನಟ್ಟು [ನ್‌ ಸಾರಿನ ಇನರಟ್ಯಾಗಳಗ ಸಾಗ್ಯನಸದಾಗರುತ್ತದೆ. 
| p ವದ್ಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೃದಾನಿ ಹೊನನ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದೈವದವಸೆ ವಂಬಣ್ಣ ಕೆಂಡಿಬನೆಕಟ್ಟು [ಪ್ರಸಕ್ತ ಧತನರ್ದ ಸಾರಲಣಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನ 
| Ni ಇವರ ಪವ್‌ಷ್ನ ವನ ಡಾ ಗಡಾ ನಾರನನ್ನ ಇನ ಲಸದ್ದಗಳಿಗ ಪಂಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಂ| ಗಮಧಾಗರತ್ತಡ 
{ ss ಷರ್‌ ಸವನದ್ದೆ ವಯ್ಲೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೇಟ್ಟು 300 ನನನ್ಸ ಸವಾರನ ಹೆಬಣೆ ಹಾಜಿ ನೀರು ನಂ ನಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
; ದನ್‌ನವನ ಪನ ಪಾವನ ಮರ ಮಂದ ಜತರ) ವಂಬಲ್ಲಿ ತೀಡಿ ಅಣಿತಟ್ಟು \ ATi ನನನ ಸನಾನ್ಯ ಹರನ ಹಾಕಿ ನೀರು ರಾತ್‌ 
| [ನಡಾರು ಗಾಮದ ನಡೂರು ಕಡಿಕೆ ಉಖಾರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಗಲು 30.00 [ಪ್ರಸಕ್ತ 'ಸಾಲಿನಟ್ಲಿ ತಂಡಅಳಿಕಟ್ಟುರಳಿನೆ ಹೇ ಸಚಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
Fe Rds ನವವರನ್ಠಾ ಪಾನ ಅತನ ರಾಜದ ಕಟ್ಟಟವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ pe NT) ಪ ನನನನ್ನ ನಣ್‌ಟ್ಟರಳಿಗ ಹಲಣೆ ನಾ ನಸುನವಾಗಿಡ್ತಾದೆ. | 
1 ನನ್ನಾ ಇವವ ಇವ ವಸ ಬೂ ಕಂಡಿ ಅಣಂಟ್ಟೂ i800 1 ರನನ ಸಡಿಲಣಳ E ಗಸರನನವಾಗಿಡುತ್ತದ್‌, | 
| ಇರನವ ವಾ್‌ ವಾಪ್ಟಿಯ 'ಜನ್ಧಿತ ಮನೆ ಲಿಂಗ ಮೊಜಾರಿ FNS ¥ ಸಾನಿಆಣಿಕೆ 5 ಹ | 
[Sd ನ್ಥಾವವನವ್ಗ ವನ್ಸ್‌ ಕಂಡಿ ಅಡೇಟ್ಲು [EXT ಸಾನವಣಾನ್ಯಾಗಳನ ಹಲಗೆ ಧೈರನನಲಾನರುತ್ತದೆ. } 
[ ಇವಮಡದ್ದು ವಾಸದಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅನ್ನು 12.90 “| ಇಾಕರಸಾದ್ಯಾಗಥನ ಹವಿಣೆ ಹಾಕಿ ವೀರು ನ ನಹನರಾಗತುತ್ತದೆ: \ 
ನಾನ ಗಮದ ಅಲ್ಪರ್‌ಅತಿ ವಸನ ಮಿತ ತಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 4100 ಸನಹುನರಾಗರುತ್ತೆದೆ. 1 
[ENT] ಸ ತಂಡಲಕರ್ಟಾಳಗೆ ಹೆಲಣೆ ಹಾಕ ನರು ಸನನಸರಾಗಿುತ್ತದೆ. } 
F 
} 
\ 
} 


ಸಂಡಿಅಣಿಳಟ್ಟ? 


ಗಡಾ ್ರಾಮದಯಾಯತ್‌ ಬ್ಯ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಇವನ ನಾವದ ಮಾಡನಡ್ಡ ಪಸಿಡ್ಗ ಅತಿ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ 


\ | : j 
3 7 F j p 
ಇಷಾ ಾಮವಂಬಾಯನರ್‌ ಮಾಷ್ತಯ ನಾ | ಸಾನರಣಾನ್ಯಾ್‌ನ | 
ನೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | } 
ಉಡುಖಿ 1 5 3 ಸೆಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ j 
ಇ | [ಅಲ್ರನಿ ಗಾಮದ ನಾರ ಬಗನಾದ ಭುಂ'ವನ ಮುತ ಇನ್ಯಾವ ಇಡವ T [3 ಸ ಸಾನವನ್ಯಾಾವೆ 
ST] ನಾತ ಗಾವಾವಂಡಾಯತ್‌ ವಾ್ತಯ ಸೈಬಾಡ ಅರಾದಿ ಹಾನ್‌ ಸವಿಅನದ್ದಾ ನಡನ j 5 ಸವನ 
TORT was | ಯಡ್ತಾತ ಸ್ರಾವ ವಯರ್‌ ವಾಯ ದಡ್ತಾಡ ಬಾಮರ್‌ಧು ದ್ಯಾವ ವ್‌ ನಾದ್ಯಾರಾವಾ್‌ವ | ಸಪ ತಾತವಣಾನ್ಯಾನನ್‌ ್‌ 
[4 ? | |ಅಹೆಕಟ್ಟು | { 
ಗಾನ ಗಾಮದ ಕಾಡಿಮನೆ ದೊಡ್ಯರೆ ಹುಣ್ಟೆಕಟ್ಟು ಮಸ ಸಮೀವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ; [ಕನಕ್ತ ಕಿಂಡಿಅಗಿಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸಂದ್ರಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕಾಡಿ ವಿಡನಾಥ 'ಮಾಸ್ಯ 'ಮನೆ ನಮೀವ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೆಂಡಿಆಗೆಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
[ನರಾ ಇವವಾಷ್ಯರ್ನಾವ್‌ ರಾಪ್‌ ಇ Wi [A ಸ ಸಶವಾದ್ಯಾನನಗ ನಾಗ ನಾ ನಾರ ನಾನ್ರನನವಾಗವಾ ವ್‌ 
Hl ನ್‌ ಲ್ಲ ಇಂರತಣನ್ನಾನನನ ಹಲಗ ಹಾ ನಾದ ನಾದ್ರಹಿನವಾಗಿದಾ ದ. - 
. [3 ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟು ಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕೆ ನೀರು ಸೆಂಗ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಭೂಮಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ | iz ಲ್ಲಿ ಶೆಂಡಿಅಣ್‌ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಡುತ್ತದೆ. 
ಮೂಡುಗಿಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸೂ 'ಹಡ್ಡು ಹ. H f ಸಿಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
K: ತಂಡಿಲಣಕಟ್ಬುಗಳಿಗ ಹಂಗ ಹಾಕ ನೇರು ನಾದ್ರಜನವಾಗಿರುತ್ತದ — 
ವಿಷ್ಯಾಡಿ - ಮತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಲೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಟ್ಟಿ ಐಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಂಡಿಅಗೆಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕ ನೀರು ನಂರ್ರಹಿನರಾಗರುತ್ತದೆ- J 
H ಕ ಸಾನ ವದ್ಯನ ಪನ ನಾ ನಾರಾ ನಾನನವಾಗವಾದ್‌ 


ಸುಡ್ಯಾಡಿ - ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಲ ಆಚಾರಿಖುವರ ಮನೆ ಬಳಿ 8ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಹಳ್ಳಾಡಿ - ಹರ್ಕಾಡಿ ನಾಮದ ಹೊರಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


} 
] 


ಕ್‌ ಸಾನಲನ್ನುನನ 


ಹನರಾಗಿರುತ್ತದ. 


|ಹಾರ್ದಳ್ಳೆ - ಮಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಡಿನಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ತಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಸ್ಸ ಸಾದಿಲಗದ್ಯಾನಳ 


ಕೊರ್ಗಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಾರಿಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂ8 ಅಣಿಕಟ್ಟು 


ಕೆಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಭುನಳವೆ 


ತಿ 


೨ ಜೆಟ್ಟಿ ಮಸೆ ಬಳಿ ಹಿಲ್‌ ಕೂಮೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


7 


'ಸೋಡು ನ್ರಾಮದ ನಡಿಕೇರ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಂಭಾಗ ಶಿವರಾಮ ೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಣೆಯ ಬಳಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


-- 


ರತು ಸಾಡಹನರಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


{ 
(a 
+ 
ಅಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಿ ಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು 30.06 ಸಾರನಲ್ಲ ತಸಲ್ಯಾ ಹ ನಾರಹಿಸರಾಗಿರಾ್ತದೆ 
[ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪೆಮ ಬನವ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ಅಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು R00 | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾನಿಲಗಟ್ಟಾಗಳನ ಹಲಗೆ ಪಾಕ ನೀಡ ಸಾಧಹಿನರಾಗವಾಾ ವ 
ಕದಾವರ ಗಾಮದ ಹಿರೇಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು } 100 [ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಗಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸಾಕ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
ಸ್ತ ್ರು | ಟಿ _} 
H | 6 [ಪನ್‌ ಸಾಲೆನರ್ಲ್‌ ತನ ಲಗದ್ಯನಳರ್‌ ಹಂಗ ಜಾನ ನೇಡ ನಾದ್ದವನವಾಗಹಾದ: 
I ಘನ ಹಮಾರ ವನ ಎಬಿ ಆಡ ಎನನನು ] KA H ಪಸ್ಟ್‌ ನಾಲನಲ್ಲೆ ಸಂರ ಲಣಕಟ್ಟುಗಳಿದ ಹವಗ ಡಾ ನಾರು ನಾರ್ರನನವಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
{ |ವಶ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಿನ ಕೆರೆ ಮ್ತು ಸರಳಕಟ್ಟು ಏಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕ | 2300 W [ವಸ್ತ್‌ ನಾಲನಲ್ಲೆ ತಂತರಟ್ನಗಗ ಪರಣ ಮಾತ ನಾಡ ನಾಧನನರಾಾದ್ಪದ 
j ಬೇಳರು ನಾಮದ ಐಳುಹನ್ನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿ ಅಣನಟ್ನು {R400 F ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಲೆನಲ್ಲ್‌ ಂನಆಗ್‌ಟ್ಟುಗಳಿನ ಆರಗ ಡಾ ನಾಡ ಸಾರ್ರನನವಾಗಿದತ್ತದ: ಕ್ಸ 
| ಹುಂದಾಮರೆ |ರಟ್ಸಾಡಿ ಣಾಮದ ಬಲ್ಲೆ ಹಿತ್ತಲು (ಕಬಳಗದ್ದೆ) ಎಬಲ್ಲಿ ತಿಡಿ ಅಃ | 41.00 | |ಪನಕ್ತ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ "ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಂದ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 ದಾನನ [ದಾದಿ ಗಾಮಾದ ಅಣ್ಣು ಬಹ್ಮನ್ನಾನ ಐಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು {4100 [ | ನಾನಲ್ಲಿ ತಾನನ ಪರನ ಹಾ ನಡಾ ನಾದ್ರನನವಾಗವಾತದ 
if ತಃ ಜ್ಞಿರಕಲ್ಲು ್ಥ ಸ ] 
| ತುಂದಾಜುದ ಜಿಗಣಿ ಗತಿಮದ ಕಿಬ್ಬೈಲು (ುಡುಕಲ್ಲು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | 4260 | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣಿಕಟ್ಟುಣಳಿನೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕ ನೀರು ನಾಗ್ರಹಿನಲಾಗಿರುವ್ತದೆ: 
| 3 3 ಸಿ ಗ 
| ಶುಂದಾಮರ [ಭೀಡಿಮನೆಗಾಮದಗೊ 'ಗೆದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ET | ] ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಕಿಂಡಿಆಗಿಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೇಹ ನಂಗ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
ಹಿತ; 4 
gi ನಂದಾವರ | ಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಿಜಕು ಮನ್ಸು ಬಗ್ಗಿನಗದ್ದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅನನಟ್ಟು } 00 } | ತಂಡಿಅಣಿನ್ಯನಳನ ಪಲಗ ನಾ ಪೇ ನಾತ್ರಬನರಾಗಿರುತ್ತದ 
7 ಸಂಜಾವರ ಹೂನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ದು ಡಸ್‌ ಎಂಬನ್ಧ ಮಾನ ಬಡಿ ವನೇಣ್ಯ | ROD f T ಸಿತಾರ್‌! 'ಸಾರಸುಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| TS H ಸಲಾಗಿರುತ್ತವ- ki’ 
ವಿ 1 
+ i 500 f ಸಾಗ್ರಹಿನಲಾಗಿದುತ್ತ್‌ಡ- 
ನಾಷಿನ್ಹಾವದ ಬಾನಿ ದವರ್‌ | ನಾದ್ರಹನಲಾಗರುತ್ತದೆ; 
- ———— ದ್‌ 
ನಾಟಿ ಗಾವದ ಮಾರಾ ನಡುವನ ತಂನಿಾಗಟ್ಳುನಳಿವ ಹವಗ ಹಾಕ ನರು ನಾವಜನದಾಗಿರವ 
ದ ಹಂದಾತ ಎಂ ಪಡ [E-s f ಆಗೆಕಟ್ಟುಗಳಿನೆ ಹಲಗೆ 'ಹಾತ ನೇಡ ನಾಂದಹಿಣಲಾಗಿರುತ್ಳದೆ. 


| 


ಸಮ 


ಸಾಕುವ ಹಲ 


ಸ ಮನೆ ಸುಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆ" 


ತಂಡಲಗಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ 


ಇನಲಣನ್ಯಗಳೆನೆ 


ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾನಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಣೆಟ್ಟು 


ಸನರಣ್ಯಗಳಿವೆ 


ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


FEST 


ಸ ಕಂದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಸನಾನ್ಯ 


ನಿ 2 ಕಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟು 


ಮದ ಅಮ್ಮೆಕೊಲ್ದು ಮುಮ್ತು ಯೇರಿಕೇರಿ ಮಾಕೇಡಿಬೈಲು 


ಸೆ 


f ಸಾನ ಣನ; 


ಸಾಡರಣಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


ರಥ ಸಾನಕುಸರಾಗು 


ಸನವಣಕಮ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ 


ವ 
ಸಾರಟಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಫರಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


Freee ನಾರಸದಾಗಿರುವುದೆ 
ಹ? 
ಕಿಂ! ರ ಸಾದಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ದ ಅಮಾ: 
| 


ಸನರಡಕಟ್ಟು 


ಹಂದ 


ರಾಗರತಿ 


ಜೇ 
ನಾನನಿಸವಾಗಡುತ್ತದೆ. 


ವರ್ಷ ಮನ ಎಳ ಸೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿಲಸಕಟ್ಟು 


ಧಾವವಾ್ಯಾ ವ್ಯಾತಿಯ ಆಣತಟ್ಟಿ 


ಇಡಣಳನ್ಬುಗಳಿನೆ ಹನ 


ಹಾ ಹಡಾವನ್ಗ ಸಾಮವೊಬಾಯನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ] 


'ತಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ಮಷ್ತು ನೇತುಖೆ 


ನಷ ಸ್ಯಾನ್‌ ಪನ ಅಳಡೂಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ 


ನವಾನಿ 


ತಂದಿವಣಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


ಸಾಗಹಿಷಟಾಗೆಡುತ್ತೆದೆ 


1 ಸಾದಾ 


ಸನಮಾರಾಸ್ಟ ಎಂದಿದ್ದ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು 


ನವನ 


ಸಾಮ 


ವವ ಪಾಸಾದ ಎಂಬೆ ತಂದಿ ಅಗಟ್ಟು 


ನಾಸ್ಗಬನವಾನಿದತ್ಪ್‌ ಡ್‌ 


| 'ಕಂದಾಮರ 


ಕಾನಾ ಪನ ವವಾನಾವ'ದ್ಞ್‌'ವನ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿ ಅನೂ 


ಸಾಗ್ಗನನಬಾಗಿರುತ್ತದೆ 


'ಸಾ್ಯಹಿಸಲಾನಿರುತ್ತದೆ. 


Ki) 
[i 


TR ಪ ಾನಾಆಣನಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಾನಿಆಕಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ನನ ನಾನ್ನ ಾನಅಕ್‌ದ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಪನ ಸಾನಾಲ್ಸ ಸಾಂಗಿಎಗಟ್ಟುಗಳಿನ 


ಸೌನ್ಸಹಿನೆಲಾಗಿರು 


ದೆ 


ಭಾ ಗಾಮದ ಪಾಲಿಗೇರಿ ಎಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗಾಮದ ಸಚ್ಛರಿ. 


ಸಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಆಜಿಕಟ್ಟು 


ಸ್ಸ್‌ ತಂಡಿಅಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 


[ನಾ 


ನಾನ ವಣಾನ್ಬಗಳಿಗೆ 


[ 


ತಾತಣಳಟ್ಟಗಳಿಗೆ 


ನದ ಕಡೆಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು 

| ಸೂಡಾಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ ಂಡಆಗಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
\ ನೂವಾಗ್ರಾನುದ ಮದ್ಯಲ್‌ ಚೈಲು ಎಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನನಾ ನನನ ಾನವಸದ್ದರಳಿಗೆ 

ಗಮಾರ ಂಡಾಪ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ 8ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್‌ ಸಶನನ್ನ ಂರಅಣಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
Id | ಂವಜಣಂದಿ ಏಂಬಬ್ದಿ ಕಿರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರ ಸನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಅರ್ಣೆಟ್ಟುವಳಿನೆ 
| ಮುಡಾರು ಗಾಮದ ಕಡಾರಿ ಎಬಲ್ಲಿ ತಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ತ 'ನಕ್ಸ ಇಂಡಿ ಅಗೆಕಟ್ಟುಳಿಗೆ 
| ನಾರು ಮಾಮದ ಬೆಲ್ದಿಗುಡ್ಡ ಕೊಲರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು | ನ ನಾಶನ ಇಂತ ಅರ್ಣಟ್ಟರಳಿಣೆ 
| [ures ಧಾಮದ ತುಂಬೆ ಹಿತ್ತಲು ಏಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪನ್‌ ಸಾರತದ್ಗ ಂಡಿಆರಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ 
1 ಮರಾ ನಾಮದ ಆೋಗುಳಖೆಟ್ಟು ಎಬಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು [ಪಸಕ ಸಾಲೆನಲ್ಲ ಇಂಸಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿನಿ 
if ನಾರು ನಾಡವ ಪಾವಾಡ್ರ ವಗ ಅಡ್ಯಬಾಗಿ ಕನನ ಸುತ್ತಲು ವಾವಸ್ಗ್‌ ನಾನ್ನ ಧ್‌ ನರನ ಇಡವ 
| ಇವವ ಇಷ್ಟ್‌ ವಂಬಳ್ಲ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್‌ ಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಾನಿಲಣಳಟ್ಟುಗಳಿದೆ 
j ನಮವ ಪಾಸ್ಯನ್ನಾ ವನ್ನ ಶಿ ಅಟ್ಟು ನಾ ನಾರನರ ತಾರವನಾಬಗಳಡ 
[i [= ಧನಾ ನನಾ ಾನರಗಾನ್ಯಗೆ 
j JE ನನ್‌ ಾನನಣಾನ್ಯಾನ್‌ 


ಶವನಗ 


ಇಂಶಣಳಟ್ಳುಗಳಿಗೆ 


FEET TUE] 


ಫಣಿ 


 ಕಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟಗಳಿನೆ 


ತಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟೌಗಳಿನೆ 


[ರಾಮನಮುದ್ರ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣಾಟ್ಯ 


ತಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟೂನಳನ 


[ಕಾಕ್‌ಳ ಕನಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಸರೆ ಗನ್ನಾಮನ್‌ ಕಂಡಿಲನೆಕಟ್ರಿ ಮಾದರಿ] 


ಸಾನಿರಣಾಬ್ಯಗಳಗ 


4. 
[ಕಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾಡಿ ಕಮುರ್ಲೌ ತರ್ಪವ್ಪ ವಳ ಇಷ ಆಸಾ 


ತಾಡಿಅಣಿಇಟ್ಟುನಳಿನೆ 


|ಮೂಂಡ್ನೂರು ಗಾಮದ ಮುಣ್ಬಜ್ಯ ಅವಬೆಟ್ಟು ಎಂಬ ತಂದಿ ಅನಾ 


cf] cl 


ಕಂಡಿ ಆಣಸಟ್ಟಾಗಳನೆ 


[ಇನ್ನಾ ಗಾವುದ ತಾರಾಲಯ ಎಂಎನ್‌ ನ ಅನ್ಯ 


ಸ್ಹ ನಾರಾಶ್ದ ತಾರನಾಳ 


ಮೂರ್ತಿ ದುವ್ಯಾಪ ನ್ವ 


ನಿಂದು ನಾವದ ಮಲ್ಧಾರು ಸಧಾ ವನ್ನ ನನನ 


ಯದ ಮಲಖಸೀರಬೆಟ್ಟು ಉದಯ ಟ್ಟಿ ಮೆನೆ ಬಳಿ ಸತವ ಸಹತ ಇದ ಎನ 


ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಎಬಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನದರಬೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣು ಮೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇಪುವೆ ಸಹಿತ 8ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


್ರ ಮಿಯಾರು ಗಮದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ವಿಖಾರು ಸೇತುವೆ ಎದುರುನಡೆ ಕರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಬಾಕ್ಯಾರು ಬಳಿ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


» ಎಬಲ್ತಿ ಸೆ 


'ತುವೆ ಸಹಿತ 8ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನುಕ್ತಾದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ತಮಸೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ದೆ ಮನೆ ಬಳೆ ಸೇಕುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


[ದೆಜಾಳ ದ ಬಗದ: ಬಳಿ ಕಿರಿ ಅರ್ಣಿಟ್ಟು 


(ಪಕ ಲ್ಲ 
[ಪನ ನಾರಾನ್ಯ್‌ನನಸಾನ್ಯಾಣ 
Se ನಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಣೆ 
ನನಾ ತಾಜ್ಯ 
[ಪನ ನಾರನನ್ಲ್‌ ನಾನಾ 
[EE ಲ ಸಂಡಿಆಗ'ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ಲ್ಲ ಕಂಡಿಬಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ಕೆಂಡೀಆಗಿಕಃ 
ಹಿಂಡಿ ಅಣಿಕ' 
[2 ETT TT 
ಪ ಕಂಡಿಬಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ' 
[EE ಸನರಣಾನ್ಯಾನ 


[ನಾಡೆ ಗಾವದ ಜನಿಲದ್ಞ್‌ ನ್‌ ಪಪಾಸ್ಯ ಮಾಧ ಎನ 


BO OR VR 1 


ಸಂದಿಆಣಕಟ್ಭುಗಳನ 


ದ ಕಾಷಲ್ಕೆ ಬಳಿ ನಾಂಬ್ಯದಾಣತ ವಧ್ಧ ನಾವ ಸಾ ನನಾ 


ಕಂಡಿ ಆಣಿಕದ್ಭುಗಳಿನ 


= ಗಾವುದ ನನಿಕುದ್ದು ಬನ್‌ ನನವ ನಾ ನ ಇಸಾ 


BN PE | 


[es 'ದ ಹೊನ್ಸಾರ್‌ ನೆಲ್ಯಾಲ್‌ ಬೋರುಣಂಡ್ಹೆ ಬಳೆ" ಕಂಡಿ ಅಡಕಟ್ಟು 


ರಾರು ನ್ರಾಷದ ಅಂಬದಡಿ ನಂದರ ಕನಬನ ವಸ ಎಳ ಡಿ ಎನ್ಯ 


[2 ಕಂಡಿಲಣಿಕಟ್ಟುನಳಿಗ ಈ 
|] ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
"ಇ ತಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್‌ 


RR 


ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಲೆನಲ್ಲೆ ತಾಡಿಟಣಟ್ಮುಗಳನ 
ಪ್ರನಕ್ಷ ನಾಲೆವಲ್ಲ ತಂದಿಬಣೆಕಬ್ಬಾಗಗ ನ 


ಗಡೆ 308 


pi 
Ke 


ಕಂಡಿ ಅಣೆಕದ್ದುಗಣನೆ 


ಉಡಿ 


ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಲಿನಲ್ಲೆ ಇಂನಿಅಣಿಳಟ್ಟಾಗಳನ 


ಇಡು 


ಲನ 


ಉಡಿ 


ಸ ಕಿಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟಾ ಗಳೆ 


ಕಂಡಿಲಅಣೆಕ! ಫಣಿ 


ಕಂಡಿಅಣಕಬ್ಯೂನಳನ್‌ 


ಕಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಭುನಳಿನೆ 


ಸಂನವರ್ಣಿಟ್ದಾನಾನ 


EET 


ಸಂದಿಅಗಟ್ಯನರ 


ತೆಂಡಿಅಗಿನ್ಯೂ 


ಸಂನ್ರಹಿನರಾಗಿದ್ದಾದೆ- 


ರ ಸಂಗ್ರ ಹಿನರಾನಿರ್ದದೆ, 


'ಸಾದ್ರಹಿನರಾಗದ್ತದ. 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗರುತ್ತದ- 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ: 
5 ನೇಗ್ರಹಿನಲಾನಿರ್ತಾದ 
ಸಾರ್ಗಹಿನಲಾಗಡತ್ತದ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸರಾಗಿರಾತ್ತದ- 


ನಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ನಾಗ್ರಜನಲಾಗರುತ್ತದ್‌ 
ರ ಸಂಗ್ರಜನಬಾಗಿರುತ್ತದೆ- 
ರು `ನೌಕ್ಷಜನಲಾನರುತ್ತಡ 
ಸಾಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಮ್ತಾದ. 
ರ ಸಂದ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಾರ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದ. 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರು್ತದೆ. 
ಸಂಗ್ರಹಿನರಾಗಹಾತ್ಪದ. 
ರ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿಡಾತ್ತದ. 
ನಾಕ್ರಜನಲಾಗಹತ್ತದ. 
'ಸಾಗ್ರನಸಲಾಗರು್ತದ 
'ನಂಗ್ರಹಿನಲಾಗರುತ್ತದೆ: 
ಸಂಗ್ರಹಿಸರಾನರುತ್ತದ. 
ಸಂಕ್ರಹಿನರಾಗಿಕುತ್ತವ 
ಸಂದ್ರಹಿನರಾಗರಾತ್ತದ. 
ಶು ನಾರ್ರಹಿರಾಗಿರ ದ. 


ಸಾಗ್ರಹಿನರಾಗಿರ್ತದ 


ಸಾಗ್ಗಹನಲಾಗಿರುತ್ತವ 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುಪ್ತದೆ 


ಸಂಗ್ರಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ- 


ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಗ್ರಹಿನವಾಗಿಷುತ್ತದೆ. 


ತಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಬೈಂಮೂರು ಸಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾನದಿೆ ೫ [ES 
ಬ್ಯಿದೊಡರೆ: ನ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು | [CS A | 
5 ಮೂಳೆಗೆ ಉಮ್ಮುನೀರು ಪಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವನ್‌ ಸಾರತೆ ನವ್‌ | 
ದಾನಾ ಹೂಳಿನ ಉಮ್ಯನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು F ಸಾನರಗಾನ್ಯಗಳಣೆ ] 
ಫೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ಪಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಂಡಿ ಆಣಿಕರ್ಟು £; 
ಮು ಎಬಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುನೀರು ಪಡೆ ತಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನವಾನಿ 
ಸಾನವಾವ್ಯಾನ್‌ 


ವಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾ ಹನ್‌ ವಾಖಣ್ಣಿ ತಂಡಿ ಅನೆಟ್ಟು 


ಮ್‌ಬೇಡು ಎಜಣುಲ್ಲಿ ಹಾ ನವ ಹತ ಕಡಿ ಅಡೆಳಟ್ಟು 


ಹ್ಗ ಪಸ್ಸು ಪ್ತಿರ ಕಂದಿ ಆಣ 


ಸನ ಲಣತಟ್ಟುಗಳಿದೆ 


ಮ್‌ ಮಷ್ಯಾಡಿ ಮಾಬ್‌ ತಂಡಿ ಅಡೆಕಟ್ಟು 


ಸಾನವ್‌ಟ್ಯಾನಳಣೆ 


WN SR NB 


ಧ್ಯವದ ಕಷ್ನವಾರಿ' ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಸಟ್ಟಾ 


ಸಾನಿಣತಬ್ದುಗಳಿಗೆ 


'ಪಸಕ್ತ ಪ್ಲ ಸಾಡಿಆಣಕಟ್ಬುಗಳಿನೆ 
| | CN 'ಇನರಡಳಟ್ಟಾಗಳಿಗ 
[ನಾದ ನಾಮದ ದಾನ ಮ್‌ವವಧ್ಗ್‌ನಡವ ಮುತ ಕಂಡಿ ಅಕೆತಟ್ಟು Y ಪುಸ್‌ ನಾರನಲ್ಲಿ ಸಾಷರಣಾನ್ಯಣಳಿಗೆ 
ನಾಡ್‌ ನವರ ಸಾನಸ್ಠ ಬಾನ ಎಂಬ್ಲೂ ತಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು { ಗಪ್‌ ಸಾಠನರ್ತೆ ಇಾನವಣಾಟ್ಯಾಗಣೆ 
ನಾವ ಎಣ್ಣಿ ಹಂಡಿ ಅನೆಸಟ್ಟು 7 1 ಮಾತನನ್ನ ಇನಿಣನ್ದುಗಳಿಣೆ 1 
[ಪ ನಪ ತಾನಿಆಗಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಹಲಗಿ 
| 3 


ನಾ ಸನ ವಾವ ಹೊತ ಉದ್ದೆ 


| 
| ನವನ್‌ ವಧಾ ಎಬಳ್ದಿ ಹಡಿ ಅನೇಟ್ಟು { ಸಾರ ) 
ವ್ಯಾಪರ ಇವರ ನಡ ಪಾಡ ಎಲುಲ್ಲ ತಂಡಿ ನಾಟಾ H ನನನ ಸನ ಲಡಟ್ದುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನಾರ ಸಾಗನನರಾಗರುತ್ತದೆ. | 
[ ನವನ ವಷ್ಣವ್ನ್‌ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಆನೆಕ್ಟು ಈ ಇನಾಮ್‌ ರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು S ಡೆ” | 
ನಾದ ವರ ಆಡಾರ್‌ ವನ ಹಡಿ ಅಕತಟ್ರು ಪನ್‌ ನರದ್ಯಗನ ಹಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸ ಸನಷರಾನದರುತ್ತದೆ- | 
ಡಾ ನಾವದ ಇಡವರ್‌ಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 8ಡಿ ಅಗ್ಟು KN i ರನವನಾನ್ನಾಗನ ಹನೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ನನಪಸಲಾಗರುತ್ತದೆ. || 
fees ನಾವಾ ಬಡಿ ಅನಾಟು IW [ ನನ್ನಾ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಡು ಾಗಪನರಾಗಿರುತದೆ- | 
pp 'ವ್ಹಾಮದೆ ಕಂಬಾಲುಕಟ್ಟು 'ವಂಬಳ್ಳ್‌ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು I} RE ಲ್ಲ ಇನನವಣನ್ಯುವಳಿಗ ಹಲಗೆ ಹಾತಿ ನೀರು ಸಃ ಸಹಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
ಮಾವರ ಪವನ ಎಲಲಿ ಏಡಿ ಅಕಕಟ್ಟು H ಗಸ್‌ ಸಾಶೆನಲ್ಲಿ ಇನರಾಟ್ನಗ್‌ ಹವಗ ಪಾ ನಾಡಾ ಸಸ್ಕಕ್ನಹಿನಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
ನಾನ ನಾವಾ ವಾಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಸೆಸಟ್ಟೂ `ಸ ವರಾತ್ನ ಸನಲಣಬ್ನಗಳಗೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾರು ಸರನರಾಗಡತಡೆ } 
ವಾನ ನವವಇನ್ಯನತಾಡ್ಡಾ ಮಾಬನ್ಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಶೆತಟ್ಟು JE ಮರ ನರದ್ಭುಗಳಿನೆ ಪಲಣಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸನಾನಾಗದ 
[ನರಾಡು ಮದ ದೈರಾಡಿ ವಾನ್ಸ್‌ ಇಡಿ ಎಕಾಲ್ದು [E ಪ ಾನವಣಾಬ್ನಾನ್‌ಗ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸವಸದಾಗಿದ್ತಾಡೆ- 
ನವ್‌ ವವನ್‌ಷ್ಯಾ ಎಂಬತ್ದೆ ತಂಡಿ ಅಹಂಟ್ಲು [2 ನಾನವನ ಹಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸ್ಯ ರಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: | 
[ರಾಡ್‌ ಹಾರು ಬ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಷಾಟ್ಟಾ ಕ್‌ 7 ತ್ತವೆ: 
ಾ್‌ ನನನ ವಾನ ನನ ಹತ ತಂಡಿಅನೆಳಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಾ ನನ್ನ ಇಡವಪ್ಯಾನಳನ ಪಲಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಪ H 
[ಸ್‌ ಡದ ಧಡನಷ್ಟ್‌ನವ್‌ ಸವ್‌ ಹತ ಅಡಲಸಾಟ್ಲು ಅಚನೆ ಇಮಾ SET NE] ಹಾ ನರು ಸ್ಥ ನಹನರಾಗನಾತ್ತದೆ 
ನಾರ್‌ ಕದಿಆಷಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಕಾಮ್‌ ೯ ರಹಿನಲಾಗೀರುತ್ತದೆ. 
eT 


ನಾತ್‌ ನಾಮದ ತೊಂಡೆ ಎಂಬಾ 


4 
pl 
[1 
4 

$೨ 

all 
[8 


 ತಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ 


al": 


ಇದಣಕಟ್ದುಗಳಿನೆ 
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ಶ್ರೀ ಐವನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 [R 7 [) 9 
ತ 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 3 65.00 48.19 F p 
2 4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 30|  363000| 91862 19 ಇ 3 
3 4702-00-101-03-01-139 ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2 29550 9989 F 
TNT SRE SST RSET ವ್ರಣ ಕನ್ನಡ r 36 $7000 27584 pre p ಭಾ 
5 4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 11] 2652500] 493432 F Fy p 
6 4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ 82 774. 00| 37257 ೨ 34 
7 4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 29 203.00 72.50 11 16 

[ ಒಟ್ಟು 193] 32,459.50| 6,719.73| 89[_ 70] 24 


ಶ್ರೀ ಐವನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾದ ಆಂದಾ' ಮಗಾರಿಗಿಖಿ ಪ್ರಸಕ 
ಕ್ರೃಸಂ.| ಜಲ್ತೆ ಕು [ಕಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Wii ars ತಸ 
ಷಿ 


(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 


ಮೊತ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
al 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 [2S SSE JSS [MMT AIS [GS ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪುಳ್ಗಾರ ಸಯ್ಯದ್‌ 10.50 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತರಾಕ್ಷ್‌ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಕರೆ ಆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 | FE SARS TOTO NO-IST-I3S es ಗ್ರಾಹಕ ನೋಟಪುಕ'ಹನಸ್ಸ 4.50 000 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಯನ್ಷಡೆ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮೋದಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 [dio SE [AS METAS ್ಯಾದ ಗಮದ ವೃಕ ಅಧವೃದ್ಧ 50.00 48.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಘವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[3 ದಕಣ ಕನ್ನಡ ಬಪ್ಟಾಃ 65.00 48.15 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಪುತ್ತೂರು OTM TNT [sosಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮಂಗಿವ 147.00 73.25 'ತಿಕವಾಗಿ 
ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2 |ದ್ನಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ATTN TOO [most ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಣಕ್ಕ ಕ್ಷೆ 
ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಪಶ್ಚಿಮ-ಭಾಗ 


ಔಾವಗಾರ ಪ್ರರಾಧಸಪ್‌ಪ 


[ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ, 


295,50 

TMAH acad ದ ತರ್ತ್ಷಂಡೆ ನರವ 50.00 0.05 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 

2 RFE SRS [MTN ISNT [ರಾರ ಸ್ವವರ ನರವ್ಯರ ಇನ್ನ 150.00 156.83 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
4702-00-101-05-01-139 ಆಕ್ಕಾಹ ಗ್ರಾಪಂ. ವಳಟ್ಟಿಲ್‌ ಪಸೆ 50.00 51.52 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನಿವೇಶನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ATMS NAS [Nಳಾಯತೆನ್ದಾ ಗ್ರಾಪಂ ಸಾರ ಮ್ಯಾ 50.00 ™ 4210 [ಕಾಮಗಾರಿ ಫೌತಕವಾಗ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಮೋದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4702-00-101-05-01-139  |ಮುತ್ತೂರು 'ಗ್ರಾಪಂನೆ ಕುಳೆವೊರು 25.00 22.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಘಾತಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಹುಣ್ಣಿದಡಿ ಸಾರಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 

ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

A700 NSTTS ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂದಕಲ್ಲು (ಪಾಡಂಗೆ 40.00 39.56 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


KES TS eT] ಸ್ರಾವ "ಮದ್‌ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


80.00 B 65.96 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ನಸಣಂಡಡೆ' 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣ 


[ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಖ್‌ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


TOE 0-H |Go್ರರೊಗದು ಸ್ರಾವದ ಗಚ್ಟವದು 20.00 16.19 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
4702-00-101-05-01-135 “Ne ್ರಾದುದ  ಉಳಿಚ್ಛೈಲು ಬರ್ಕಟ 35.00 31.54 
[ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ, 
OATS NTS I ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲರನಟ್ಟ ಎರಬಲ್ಲಿ 485.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


Rd ARS TOMS N-IS [ರ್‌ ಗಮದ ಸೊರ ಎಂದಲ್ಲ ಕರಡ 10.00 8.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಷಔೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ನ್‌ಣನ್ನಡ ಪತ್ತಾ [ಡೆಕ್ಳನ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿವರ" ಎಂಬಿ] 15.00 424 |ಕಾಮಗಾರ ತವಾಗಿ 
[ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 8೦ಡಿ ಆಣಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೆ [ಬ್ರಿತ್ತೂರು $702-00-101-05-01-139  |ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಬಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ 25.00 15.19 ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
್ಸು ಹುತ್ತು ಪಿಕಹ್‌ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

14 [A AS SRS NONI ಸ್ರಾವದ ಸ್ರತ ಎಂಬ 38.00 40.71 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಆಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

15 STIS ್ಸಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡಾಯತೋಟ 40,00 3427 [ಕಾಮಗಾರಿ ಛತಕವಾಗಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಬ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿ. 

16 [ದಡ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಳೆ 4702-00-101-05-01-139 [ಪಂಬೆತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಜದಚೈಲು 25.00 25,59 ಗಾಮಗಾರ'ಫೌತವಾಗ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿ. 

17 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ] ಸುಳ್ಳೆ 4702-00-101-05-01-139  |ಮತ್ತೊರು”ಗ್ರಾಮದೆ ಫಂದತ್ಯಾಡ ಕಿಂಡಿ 30.00 14.84 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಆಣಿಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4702-00-101-05-01-139 |ನಾಲ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡಗಲ್ಲು ಕಾರ್ಜ 35.00 17.71 ಕಾಮಗಾಕ ಘಾ 
(ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಖ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿ 

19 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಯ 4702-00-101-05-01-139 ರುವಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಾವರ' ಎಂಬಲ್ಲಿ। 35.00 33.30 ಹಾಮಗಾರ`ಪೂರ್ಣಗೊಂಡತೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಗೌರ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 

20 [ನಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ']ಸುಳ್ಳ [702-000-0513 ಮದಲ್ಲಿ `ಬಡ್ಡಡ್ಕ "ಎಂಬ 17.00 16.42 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


21 |ವಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


[ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


(ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4702-00-101-05-01- 


4702-00-T0-05-01- 


[ಕಲ್ಲಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


[7 


ಫ್ಯಾರಗ್ರಾಪುದ`ಪಾಮು`ಸೊತೈಟ ವಳ 
ತಿಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ, 


135 


ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪಾಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ! 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ" 


24 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


25 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


26 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


[ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


ಸುಳ್ಳ 4702-00-101-05-01 


ಸುಳ್ಳ 4702-10-101-05-01-. 


4702-00-101-05-01-| 


139 


ಟಲಟ್ಟ ''ಗ್ರಾಮದ''ಭೊತಕಲ್ದು `` ಎಂಬಲ್ಲಿ! 
ಸಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


139 ಠವರಮುಡ್ಗಾರು"ಗ್ರಾಮದನೆಕೆಳಂದ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ನಾವಾ ಪ್ರವರ 


139” [ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ `ಪಂಟೋ ನಗರದ 
ಮರಂತಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4702-00-101-05-01~ 


139 [ವ್ಯಾಲಿ ಗ್ರಾಜಾಡ ರಾಘವಾಂದ್ರ`ಮಳಡ 
ಬಳಿ ಸೋಮಾವತಿ ನದಿಗೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 


CRESCENTUS CS ETE ಸರ್ಕಕಟೈದ 50.00 0.00 [ವಗರ ಪ್ರಗತಯನ್ಷಡ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
29 [AR REGO TEAST [ard 'ಮುಳ್ಯಾರ`ವಂವಕ್ಟ 1497.00 0.00 [ಕರಕ ವರ್‌ ಆನುಷಾಡಗ 
[ಅಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ ನೆಂಿಯಾ ಹೊಳೆಗೆ ಆಡ್ಸಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ! ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ತುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ) 


“ius CCC CE TST ETS PE] |S ಗ್ರಾಮದ `ಪಡಕಷ್ಗ"ಪಾವಕ್ಷ 450.00 | 000 [0 ವರ್‌ ಆವಷನನೆಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ ಸದಾಶಿವೇಕ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೇತ್ರಾಪತಿ ನದಿಗೆ ಆಡ್ಗಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ 

ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


iB 
ಎನ್ಪಷ್‌ಾ in 3630.00 918.62 
ಮದ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ F} 


oS TTT Soamd TE 30.00 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಟೌಪ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) 

ಮಂಗಳೂರು [4711-0031004 ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೆದ ಕುರಿಯ ಸೇತು: 9 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು - 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು[ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) 

SARE TINO [ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ: 30.00 - 0.06 ನಾಮಗಾ್‌ಔಾಗ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 19ರ ಪಚ್ಚವಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ! 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು 


TU T05-T- ರಬಾವಯ ನಾಯರವದ್ರು ವನನಕ್ಷ್‌ 35.00 | A642 psn ತವಗ 1 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೈನೈಜ್‌ 0 ರಿಂದ 250 ಮೀ. ನದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
(ಪ್ರಾನ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


5 [ನ್ತಣ ಕನ್ನಡ [ಪಂ OO [ನ್ಣಾರವಾನಯ ನಾವರವಡ್ರ ವನನಕ್ತ 38.00 32.33 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚೈನ್ಸೆಜ್‌ 250 ರಿಂದ 500 ಮೀ. ನದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


6 [ನದ ಕನ್ನಡ [ಪನಗಳೂಡ scien ತನ್ನೇರಡಾನಡ ನರಕದ ಸ್‌ 30.00 25,90 
ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬ 
ಪ್ರದಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಚ್ಛಿನೈಜ್‌ 500 ರಿಂದ 650 ಮೀ. ನ 
(ಪ್ರಧಾನ) ಸಂರಕ್ಷಣಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


7 |ದಣ ಕನ್ನಡ SRS TOMI TNT |e Sd 24:00 042 |ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸವೇಪು 
k 'ಹೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ, 19ರ ಪಚ್ಚವಾಡಿ 
ಪ್ರಧಾ: 


ಚೋಂಡೆಲ್‌ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಹೋಂಕ್ರ 
[ಮ್ಯೊಲಿಯವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ 


ರಚನೆ. 
yA 
ECC IE ETE ET] 'ಆಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಘತವಾಗ "| 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮುದಿನ ಮನೆ ಬಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
(ಪ್ರಧಾನ) ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ECC STE ESS TEC ST pa 10.00 0.00೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಚೇಪ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಮಿತ್ರಕೋಡಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ 


(ಪ್ರಧಾನ) 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


|] kh NN NN 


[ ನ್ಸನ್‌ನ್ನಷ 


(ಪ್ರಧಾನ) ಬಾಳಿಕೆಬೆಟ್ಟು ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ 
ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರದಾಹ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮತ್ತು 


NRA TENS TATE JaREINS ed ಚೈ] 10.00 000 [ಗಾರ ಪ್ರಗತಯಕ್ಸತ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಾಂಜೇದ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ] 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
11 |ದಕ್ನಿಣ ಕನ್ನಡ [ಮಂಗಳೊರು [470-0-103-7-00-140 ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಸಂಚಾಯತ್‌ 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡತಿಲ ಗ್ರಾಮದ 


ಮಂಗಳೊರು 


BUSES ST CS 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್‌ ಸುಲ್ಯಾನ್‌ರವರ 
(ಪ್ರಧಾನ) [ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಾನವ 


ತೋಡಿಗೆ 


ಇರುವ 


ಪಾಘಾ 100.00 


13 [0 AS [SOS ONT [SRS ಗ್ರಾಮರ ಮಾಡ] 30.00 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಧಸಚೇಕು 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು[ಬನದಿಂದ ಕೆಡು ವರೆಗೆ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) [ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
SS 1 
14 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |ಮಂಗಳೂರು [US (ಅತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ವೈದ್ಯನಾಥನೆಗರದ 40.00 0.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ'ಪ್ರಾರಾಭಿಸಪ್‌ಪ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ದೆಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ! 
(ಪ್ರಧಾನ) ಕಾಮಗಾರಿ. 
15 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ JSR TOOT 00 ನಗರ 'ಪರಚಾಯಿತವ್ಯೃಶ್ತಿಯ 30.00 1944 [ase 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಬಪ್ಪನಾಡು ಗ್ರಾ ಮದ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) [ಚಂದ್ರ ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಕುದ್ರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 


16 le ಣಾ ಕನ್ನಡ re 


(ಪ್ರಧಾನ) 


[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4T41-01-103-8-00-T40 ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪುರಸಭಾ "ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6.00 5,96 ಕಾಮಗಾರ"ಪೂರ್ಣಗಂಡತೆ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು[ಮೂರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಂಗಾರು ಬಡಗ 
(ಪ್ರಧಾನ) ಬಸದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
17 [ಗಣ ಕನ್ನೆಡ STE TTT [snd ಪೌಟಾಯಿ3 30.00 0,00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘೌಾಸವಾಗ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಸೇರಿರುವ ಜಾಂಭವಿ ನದಿ ತೀರದ ಮಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[18 RNC TE ENE ST Cy ಕಸ್ಸಾ ಗ್ರಾಮಪ ಎಸ್‌ ವ್‌ಇವಾ 30.00 25.38 ಮೆಗಾರಿ'ಪೂರ್ಣನೆಣಂಡಿಡೆ] 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಹಿಂಬದಿ ಮಂಡಾಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
|4711-01-103-1-00-140 ಮಂಚ”'ಗ್ರಾಹದ ನೊಡ "ಇಡ್‌ಪ 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ `ಪ್ರಾರನಭಿಸಚೌಪ 


21 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


(ಪ್ರಧಾನ) 


4711-01-103-1-00-140 ಕಾವಳೆಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾಯಿ 


ಪ್ರಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಬಂಟ್ದಾಳ 4711-01-103-1-00-140 


(ಪ್ರಧಾನ) 


ಪ್ರವಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


15.00 — 0.00 |ನಮಗಾರ ನ್ರಾರಂಧಸಪಾಪ 


'ಹು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರ್ಗಾನರಷುಣ್ಣಕ 


20.00 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಜೀಪ 


dl 


4711-01-103-1-00-140 


Rs 


22 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆತಿಕ್ರಾಯಬೈಲು 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಚೌಪ 
[ಪ್ರಮಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ತೋಡಿಗೆ ತಡಿಗೊಡೆ ರಚನೆ 
(ಪ್ರಾನ) 
23 [SR A [SS [NET ANTS [ee ಕಸಬಾ'ಗ್ರಾಮಡ ಹಾರಾಡಿ 20,00 14.63 ಕಾಮಗಾರಿ ಚೌಕವಾಗಿ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ಕಾಮಗಾರಿ, 
F KE ee ದ; 77 ಕವ ಷ್‌ ಜು | 
24 | SS ETT ರ ತರ ವತ್ತಷ್ಪರವರ 2000 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಪೌಪ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಕೃಷ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿರ್ಮಾಣ 
25 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಪುತ್ತೂರು [4711-01-105-1-00140 ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧಾ 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಕು 
ಪ್ರದಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಪಿಕೆ ಸತೀಶ್‌ ಆವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
26 [ನ್ನಣ ಕನ್ನಡ |ಪತ್ಣಾಡ rE ಗಮ್ಧಂಡಿ ಗ್ರಮ ಮಾಸ್ರಂನಾಕ ನವನ 30.00 000 RS SERN 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಕ್ಕ ೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿರ್ಮಾಣ 
27 [ದಣಿ ಕನ್ನಡ [ಪತಾ [ETT JS ರ ಪೆಣ್ಣತ್ತಾರು 50.00 39.95 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: | 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 
(ಪ್ರಧಾನ) ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ 3 
28 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು 4711-01-103-1-00-140 ಕ್ಯಾಮಣ ಗ್ರಾಮದ `ಆಗಳಎಂದಲ್ಲ್‌ 45.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿರ್ಮಾಣ 
gla ಕನ್ನಡ ಡವ AN 0-0-1-00-T0 [ನಾಡದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳ ವನವಕ್ಷ 26,00 - 0.00೦ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೌಪ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
(ಪ್ರಧಾನ) 
i 
30 [ನನ ನ್ನಡ [ನ್ಯ MUS ್ರಾಮರ್‌"ನಾಡಷ್ಯ ವ 15.00 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) 
- NS ೫ 
31 ನ ಕಡವ TNO ATIN ನಕಲ್ದಾ ಸ್ರಾವದ 3 ತಂಪಷಲ 75,00 43.76  |ಕಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾದುಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಳ್ಳಾಕುಲು, ಉಳ್ಳಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಪ್ರಧಾನ) ಬಚ್ಚನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ ಪಣನ್ನಡ ನ್ಯ TTT [ನನ್ನಾ ಗ್ರಾಡರಕ್ಷ  ಪಪ್ರವನ್ಯ 30.00 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಪೇಪ - 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಎನೆಕಲ್ಲು ಹೊಳಿಗೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) ತಡೆಗೋಡೆ 
33 [SES WE [Igoe [ATTEN ಕೊಕ್ಕಡ ಸ್ರಾವದ ನನಮೇದ್‌ವಂವಕ್ತ 20.00 17.94 Tae ಪೊರ್ಣಗಾರಡತ 
[ಪ್ರವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಪ್ರಧಾನ) 
34 [ದಕಣ ಕನ್ನಡ [ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 4711-01-103-1-00-140 ಸಂಪಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದೆ `` ಆರ್ಥೆನಾರೀ್ವರ! 45,00 42.31 |ತಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂರಡಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
(ಪ್ರಧಾನ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
EELS TET) ಗ್ರಾಮರ್‌ ಇಡವಾಡನತ 10.00 777 ವಗರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ 
[ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಕೋಡಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ 
(ಪ್ರಧಾನ) ತೋಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ 
ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
IB SS SR L_ SUSE. ES 


ಕೊಳವೆ ವಿಸ್ಪರಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Csr RE TYNE TTT TRS ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ 15.00 12387 [ಕಾಮಗಾರಿ ಫಾಣ್ಣಗೊಂದದೆ. ] 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕಿಂಚೆಯ 
(ಪ್ರಧಾನ) ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್‌ ದುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ 
ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
36 [ಕ್‌ 370.00 27884 | 
1 ಕನ್ನಡ [ಬೆಳಗ TOTS ನಡ ಗಾವುದ ಪ್ಯಚಾನ್ಬ ವನವನ್ಸ 692.00 633.63 [ನಂಡಿರಣೆಕಟ್ಟು ಸಮಗಾರ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ತಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ರು, ಗೇಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
[= A ನ್‌ 7 ಮವಮಾಪ ವಾಷ್‌ ಫ್‌ ಮ - 
2 |ಡಕ್ನಿಣ ಕನ್ನಡ |ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ 4702-00-101-5-02-139 ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಾರ ಎಂಬೆ 492.00 285,70 [ಪಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್‌ ಸ್ಲಾಬ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
3 [5ಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೊರು 4702-00-05 82-139 ನಿಷ್ಠಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕೆಟ್ಟ 200.00 269.33 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[UT ಕನ್ನೆಡ [ಮಂಗಳೂರು [4702-00-01-5-07-75 ಮಾರೂರು ಮರ ಕಾರ್ಪ್‌ ನವನ 555.00 | 58007 | TE ವವ 
ಪಶ್ಚಿದುವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
5 |S cdl wos TOT O0TO- STS ಳವೊರು'ಗ್ರಾವವ್‌ಸನ್ನಾಜ ವವ 1146.00 \- 022 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಯನ್ನಡೆ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
6 |ನಕಿಣ ಕನ್ನಡೆ [ಬಂಟ್ಟಾಳ TTT [or ವರ ಪತ್ಯವಸಾಡ 700.00 177,68 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿಡಿ' 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ [ವಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
7 | SAG [SRS META ಗ್ರಾಮವ`'ಡೊೋಡ'ಎಂದಕ್ಷ ಇಡ 1500.00 906.70 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣಹಕ್ಷಡ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
8 |S RS [oT TINS TAIN NSE RES SRT ಎಂಬ್‌ 1250.00 720.10 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ 
ಪೆಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
[ Ta ಕನ್ನಡ'|ಬಂಣ್ಞಾಳ oss ವಳಯೂಾರು ಗ್ರಾಮ ನಮಾ 1840.00 0.00 ಪರಷ್ಠತ ಆಂದಾವ್‌ಸಣ್ನ 
ಪೆಶ್ಚಿಮಬಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ತಯಾರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 
ಅನುಮೋದನೆಯ 
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
10 [ನ 5s Ty 707-000-507 ರಾ ಸ್ರಾವದ ಸಾಪರಡ್ಗ ನಾನ್ನ 750.00 300.44 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಯಕ್ಲಡ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜ; ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
To ಕನ್ನೆಡ [SORE OST TT ರನ್‌ ತಾನ್‌ 17400 00 1051.45 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಪೇವ; 
[ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
EL ಬ್ರಾ "ಡಕ 26525.00 4534.32 } 
Te ಮಂಗಳೂರು ಇಟಿ ಡೋಡ್‌"|ನಳವೊರು್ರಾಮನ ನಧ್ಗತ ಪಾನ 13.00 14.24 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 
2] ಕನ್ನಡ [ಪಾ ವ ಶಾಂತಿಗೋಡು" ್ರಾಮರ್‌ ಪಂಡಾ 25.00 4137 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘಿ —] 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ದನ T್ಯ -TTTಾಡ ಗ್ರಾವರ ವಾಟ ಸರ 2500 21.61 [ಕಾಮಗಾರಿ ಕವಾಗಿ 


ಮೊಗೇರ ಬಿನ್‌: ಮುದ್ದ ಮುಗೇರ ಇವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕೈಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ 


4 |ನ್ನ್‌ಣಿ ಕನ್ನಡ |ಪಂಗಳಾಡ lrrze ಫರ್‌ ಯೋವ್‌ನಳವಾರು ಸ್ರಾವ ಬನನಗ 5.00 374 [ಾವಗಾರಿ ಪ್ರಾಹ 
ಬಿನ್‌; ಕುಂಜಿರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5 Ji ಕನ್ನಡ ]ಮೊಡರಿತ್ರೆ "ಧರ್‌ ಹಾವ್‌ ಪಾಸ್ಟಾ ಸವನ 5 ಅಚ್ಚತ'ವನ್‌ 325 2.52 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯನ್ಸಡ 
ಗುರುವ ಇವರ ಕೃಪಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6 ಕಣ ಕನ್ನಡ'|ಹೂಕನತ್ತ [i ಘರ್‌ [2 ಗ್ರಾಮರ್‌ ಇವ್ಳ 325 245 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯನ್ಷಡೆ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


7 [Rn ಕಡ ಮಾಡ SSR ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ೫ುಂದರೆ ಫಾ 3.25 ml 2.54 ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತೆಯಲ್ಲಡೆ"” 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಮೂಡಬಿ; 4702-ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಜನ ಶಿ; ಶಂಭು ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀ ಬಾವ। ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಪ್ಷಷ 
8 ರ ಕನ್ನ 3 ಮಾಮ್‌ 5 325 2.44 ಪ್ರಡಹಕ್ಷ್‌ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
9 [ನ ಸ್‌ |ಹಾಡವ್ತ ರಾ ರಾ; 3.00 241 "ಇಡ ಪ್ರಗಾಜಕ್ಷಡೆ 
'ಮರೂರು ಗ್ರಾಮು ಇದರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


10 [ನ ಕನ್ನಡ [ಮಾಡದ RE f 2.26 Wi ಪ್ರಗತಯಕ್ತಡ 

[ಮಚ್ಛಮೊಗೆರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯಾ 
ಒದಗಿಸುವುದು, 


41 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತ "ಹಾ ನಾರಾಡ 'ಸ್ರಾಮಡ'ಕಾಕಗಇವತ 2.42 ಕಾಮಗಾರಿ'ಹ್ಷಗತಯಕ್ಲದೆ 


ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
se! bs 
lg ಕನ್ನಡ'|ಮೊಡರತ್ರೆ "ನಷ ಧರ ಮವ್‌|ಮಾರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಷಷ್ಯ ನನವ 300 0.02  |ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ತಡೆ | 


ವನದನ್‌`ಆಂಗರ'ಹಾರಾಡ 300 257 [ನಮಗಾರಿ ಪ್ರತಹನ್ತಡ | 
ಇ; ೩ಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಮುದು. 


ವರ 


ಕೈ 
ಒದಗಿಸು: 


೦, ನಾದು ಪಣಪ್ತಿಲ 3.00 2.58 ಕಾಮಗಾಕ`ಪ್ರಗತಯಕ್ಷತ 
ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕನ್ನಡ ನಾನಕ 4702-ವು: 


3 [ದ್ಷಣ ಕನ್ನಡ್‌]ಸಿಳ್ಳಿ 07-ಮTನಗಾರ ಸ್ರಾವದ ಒಳಲಂಬೆ ಪ 25.00 21.61 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ Ki 
ಮೊಗೇರ ಬಿನ್‌; ಮುದ್ಧ ಮುಗೇರ ಇವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ 


F ದನನ [ವಾ ರ ಮೋನ್‌ [ನಳವಾಡ ಸವರ ನವ್ಯ ಬಾಗ 500 374 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಾಯನ್ನಷೆ 
ಬಿನ್‌: ಕುಂಜಿರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳದೆ. ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

3 [Er ಕನ್ನಡ |ಮೂಡರಿಡ್ರೆ "ಧರ ಮೋಮ್‌ಡೊಸವೆಟ್ಟು ಗ್ರವರ 3 ಇಷ್ಪತ ಕಥ 3.25 TU 28 ~ವಗರ ಪ್ರನಪನ್ನಡ 

ಗುರುವೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 

[ ಪ್‌ಣನ್ನಡ [ವಾಡವತ್ರ ಾ ಘ ಪೋ್‌ [ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಇತುಇವರ್ಥಪ 325 2.45 |ಕಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಷಡೆ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


E ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಡತ್ತೆ AN-TS E ಗ್ರಾಮದ ೫ುಂದರ ಹರಿಜನ 3.25 | 2.54 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯನ್ಲಡ 


Ior-ನಕಷ aT ಶಂ Sy 325 2.44 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಷಜಿ 
'ಪುಚ್ಚೆಮೊಗೆರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು, 
9 [ದಣಿ ಕನ್ನಡ್‌ |ಮೊಡರಕ್ರ SR ರ್‌ ಮ 3.00 241 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯನ್ನಡ ] 


ದಾ ನ್ನಡ NS EN SE - 3.00 2.26 [ಕಾವ ಪ್ರತಷಕ್ತಡ 1 
ಹುಚ್ಚಮೊಗೆರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ 
u [) 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
_| ಒದಗಿಸುವುದು. 
11 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ]ಮೂಡವಕ್ರ "ನನನಮ ಮಾರ್ಷಡನದರ್‌ ಸಾರ್‌ ತ್ಳಷ 3.00 2.42 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಸದೆ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


12 |ನ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಗ 0ನ ಜೆ 


3.00 0.02 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಕಡೆ 
ಈ tS 
ತಡವ ಸವನ ವನ್‌ ಕ್‌ ಹರಾಡ 3.00 2.57 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಷಿದ 
ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮತವ ಕೂಂನಾಡ್‌ನಣ್ಣಾರ 300 2.58 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡ್‌ 


ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


STAT FO ET 


15 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


ಪುಷ್ಯಪೊಗರ'ಗ್ರಾಪಡ ಪಾಲ್ಕದೆಬೆಟ್ಟು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


12.00 


0,00 


[te ಪ್‌ಣನ್ನಡ 


ಮೂಡ SE SR 


ಶಿಮೆಂತೊರು”'ಗ್ರಾಮದ `ಕತ್ತಗಡ್ಗೆ "ನಹ 
ಮುಖಾರಿ ಇವರ ಭೂಮಿಗೆ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೃಷಿ 


3.00 


2.42 


r 7S RE Sd NSS FS 18 ಸ್ವಪನ್‌ ಇಾರಾನ್ಗ ರಪ 


ಸೇಸಿ ಮುಖಾರ್ತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


3.00 


2.45 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಹಕ್ನಡಿ 


O-R FO nred 


ಮೂಡಲವಿ: 


ಪಣ 


ಪಣಸ್ಟಿಲ ಗ್ರಾಪಡ "ಪಕಗತ್ಗ "ಪ್ಯಾ 


20 4S ಕನ್ನಡ TESST ARE [eR ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಾಡು ಮಾಗಾರ 


ನಗರದ ಮೀನ ಕೋಂ: ಬಾಬು ಇದರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಬದಗಿಸುವುದು, 


(RR 


3.00 


[ನವ್‌ ಪಗತಯಲ್ಲಡೆ 


ಪಣಸಲ'ಗ್ರಾವಡಕತಗಡ್ಗ"ಪ್ಯಾತ 
ನಗರದ ಚೋಂಗು ಬಿನ್‌: ಪುದ್ದು ಇವರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು, 


3.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಕ್ಲಡೆ 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿಯವರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಣಿ ನ್ನಡ ಮಾಡದತ್ತೆ [ 


22 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


ಪಣಪ್ಪಿಲ"ಗ್ರಾಮದ ಡೇವ್‌ ) 
[ಕರಿಯದು ಕೋಂ; ಚೋಂಗು ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


15.00 


0.00 


[ಪದೆ ಬಿನ್‌; ದೂಜ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


A-ನಕಷಘ ಯೋ 


| 


ಡರಗುಡ್ಡೆ ' ಗ್ರಾಮದೆಸರ್ಷ್ತ ಕೃಷ 
ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಸುಗುಣ ಬಿನ್‌: ಕೊರಗ ಇವರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು, 


'ಮೂಡನಕ್ರ "ಘಡ ಮಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಿವಾಸ 3.00 2.90 
ಜಾಜಿ ಕೋಂ: ರಾಜು ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನಡ" ]ಮೂಡದತ್ತ "TT ಘರ ಮೋಡವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಾಹನಣಡು| 3.00 2.89 
ಗುರ್ಬಿ ಕೋಂ: ಶುಕ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
pee 
ನಷ ರಮಾ್‌ನರನಡ್ಗ ಡರ ವಾನ ಪಾ್‌ 3.00 2.73 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಡ” 


ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ಸಲ: ಬಿಎಲ್‌ 91981 


ಕಾಮಗಾರಿ ಛೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ಸಂ: ಬಿಎಲ್‌ 91983 


ಸಾಮಗಾನ ಘಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ,ಆರ್‌. ಸಂ: 
ಬಿಎಲ್‌ 91979 


ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು, 


ಪ್ನ್‌ಣ ವಡವೆ ನನ ಯಾ್‌ಾಾರ್ಪಾಡ ಸ್ರಾವದ ನನ್ಮಡನ್ಸ ಸಂದರ 300 2.90 [ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಕವಾಗಿ 
ಕೋಂ: ನಾದು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಂ: ಬಿಎಲ್‌ 91980 
| ಸ ಫಾ A 

27 [ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ |ಮೂಡವಿಡ್ರೆ 70-ವತ್‌ಷ ಧರ ದಾನನ |ದರಗುಡ್ಡೆ ಗುದದ ದರ್‌ 3.00 290 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಿಕವಾಗಿ 
ಚಂಹಾ ಕೋಂ ದಿ: ಅನಿಲ್‌ ಇವರ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌, ಸಂ: 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಎಲ್‌ 91984 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

28 [ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ [ಮೊಡವಿತ್ರೆ "ಗಾರರ ಡೌ ವ ಸಾವರ ನಮ 3.00 0.90 ಇವಾನ್‌ ನಘಾಸೂಂಡನೆ 
ಸೂರಪ್ಪ ಬಿನ್‌: ಪೆರ್ಗುಡ ಉವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವ! ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

29 [ವಣ ಕನ್ನಡ |ಮೂಡವಿತ್ರ "ನತ ಡಾಮ್‌ಪಾಂಟ್ರಾಡ ಗ್ರಮ ವಹ EI 3.00 2.90 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌. ಸಂ: 
ಬಿಎಲ್‌ 91978 


ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ”'ಗ್ರಾಮದ'ನರ್ಕಾಪ ಮಸೆ 


ಮಾರೆಂಗಲ್‌ ಕೆ, ಮಾನು ಬಿನ್‌: ಚಂಬು 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಡ 


3.00 — 2.90 


ನಾಮಗಾರ ವಾಗ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌, ಸಂ: 
ಬಿಎಲ್‌ 91985 


ಯಮುನಾ ಕೋಂ, ದಿಡೊಂಬ 


ಕ್ಕುಳ 
ನಿಮತಿ 
ಮಃ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ; 
'ವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸ್‌ ಲಭ್ಯ 


ಪಿ; 
ಇ; 


ಶಾಂತಿನಗರ 


31 ದನ ಕನ್ನಡ 707- ನಕರ ಮಾ್‌ವ್ನಂದ ಸ್ರಾವನ ಕಷ ವತ್ತ 300 0.00 [ಕಾಳೆ ಬಾನ ನಧನಗನಂಡಡ] 
ಬೊಮ್ಮಿ ಕೋಂ ಬೊಗ್ರ ನಲಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
32 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ Je 4702- ನಶ ಘಟ ಜೊ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಷಸ್ಥೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3.00 0.08 ಕಾಮಗಾನ ವಾಗ 
ಸೋಮು ಕೋಂ; ಪರ್ದು ಇವರ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, (ಆರ್‌.ಆರ್‌, 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10816 
ಒದೆಗಿಸುವುದು. 
33] ಕನ್ನಡ [ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 37 -ವಕ್‌ಷ್‌ಧಢಾಮಾವಸ ಇಟಿತ್ತಾಡಿ"`ಗ್ರಾಮದ ಇಡ ಎಂನ 3.00 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
ಜಾನಮ್ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ,ಆರ್‌.ಆರ್‌, 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10880 
34 ಶ್‌ ಸ್ಪಾ A702 ನತರ ಮೋಡವ ಗ್ರಾಮದ "ಇನ್ನಾವ 3.00 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘ3ವಾಗ 
ವ 


— 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌, 
ಸಂ: ಎಂಪಿಐಪಿ 101723 


0.08 [ಕಳವ ಬಾವ ಸಾಕಹರಗಡ 


ಲೀಲಾ ಕೋಂ, ರಾಮ ನಲಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ 
[ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


7ನ ಮಾ ರಾವಾ ಗ್ರಾಮದ 3.00 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ಬಿನ್‌. ಕುಂಡ ಇದರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
36 [SC SE Igoe oS ನಾವೂರು "ಗ್ರಾಮದ ರ್ನಡ್ಗನಕನಕ್ಷಿ 3.00 0.00 
ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್‌: ನೀಲ: 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
e-ರಮಾಾಮ್ರಾವಡ ಇವ್ನಮು ಎಂಬೆ 300 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾತಕವಾಗ 


3 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌, ಸಂ: 
ಕೆಎಲ್‌ಪಿ 101699 


L. 


38 [Ric Wd Tone [LST es Toe a ೫ಾಕಸೈಕ ನ್ಟ 300 008 [ಕಾಳವ ಬಾನ ಸಾಕಹರಾಗಡ 
ಸೆಂಜೀಡ ಮೇರ ಬಿನ್‌, ಮಾಯಿಲು (ಚೆನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹರಿಜನ) ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 

39 |ನಕ್ಷಿಣ'ಕನ್ನಡ agora 707-1 ಅಂಡಾಡೆ ಸ್ರಾವ ಪೊಳ್ಳವಾನ "ಎರಿ 3.00 0.08 ಧಷೌಬಾನ್‌ನಕೆಡರಾಗವೆ: 
ಬಿರು ಕೋಂ, ಬುಗುಟ' ಇವರ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಶಟ್ಟಿ 

40 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೆಕ್ಜಂಗಡ ANETTA rn ಗ್ರಾಮದ ಮಾ ಮಾನನಾಡ್ಛ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3.00 0.08 ಕಾಮಗಾರ ವಾಗ | 
ಕುರುಂಬಿಲ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
[ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೆಂ: ಎಂಪಿಐಪಿ-101527 

A |i ನಡ [on oda Fo ಮಾನ [ತಾರ ಗ್ರಾವರ ಹವ ಇನ್ನ ನನ್‌ 300 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆಟ್ಟು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ; ಯುಚೆಚಿಕೆಬಪಿ-10833 

42 |r 8 [gone [- ಕನ ಘರ ಮೋವ್‌ನಡಗಾರಾಡಾರ ಸವನ 300 0.08 ~ ವ'ಜಾನ'ಸಾಕಹಳಾಗಡೆ 
ಕೋಂ: ಓಡಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

43 |ದಿಣ ಕನ್ನಡ |3geng AS ಯೋ ಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3.00 ಅನ್ಯ ಇವಾಪೆಹಂದ 
ಬಾಬು ಬಿನ್‌: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ [ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

——! we | ನ 

44 |S 88 [don ರಾ ಘಟಕ ಯೋದನೆ"|ಪಡಂಗಡ ಸಾಮ ಸೌಡ್ಯುಡತ್ಗ]” 3.00 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮಾಸ್ತಿಪಲ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೂಜ ಇವರ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ವಿಂಪಿಐಪಿ-101526 
ಒದಗಿಸುವುದು, 

45 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಗಡ 707 STTಯೋET ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ””ಗ್ರಾಮಡ ಮೋಟು 3.00 [ 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ತವಾಗಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಬಿನ್‌: ದೊಡ್ಡ ಮಾಣಿಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆರ್‌.ಆರ್‌, 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10879 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

——t ವ: RUT] ಮಕಾ ಮೌ Fee ಪವ 

46 [ದಿನ ಕನ್ನಡ [ಬೆಂಗ [ವತ ಧರ್‌ಯಾ್‌ ವಾಡ ್ವಾಡಡ ನತ್ಯ 3.00 0.08 ಬಾವ'ಸೊಕೆಯಲಾಗಿಡೆ. 
ಹರೀಶ ಬಿನ್‌; ಕುರುಂಬಿಲ ಇವರ Ps ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

47 |r ed [dora [70- ನಕಕ ಧಡ ಮೊನ ವಕಾರ ಸವರ ನಹ ಸ್ಟಾ" 3.00 WE 08 [er ಕಷ್‌ಜಾನ್‌ ಕಮದ; 
ದೇವು ಪರವ ಬಿನ್‌: ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಪರವ ದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ “ಫಲದ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

72-ನಕಷ ಘರ್‌ ಮೋವ್‌ |ವಕಾಡ ಸ್ರಾವನ ವಾನ್‌ ನಾಡ 300 0,00 |ಪಾಳವ ಜಾನ ಸ್‌ಕಹವಾಗಿಡ್‌ 
ಅಂಗರ ಪರವ ಬಿನ್‌. ನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 

0- ನಾ ಮಾನಕ ಮಾಲಾಡಿ ಸ್ರಾವದ ನಾಡ ವನ್ಸ್‌ 3.00 
ಜಯಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌: ಮುದರ ಇವರ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


50 [4S a TSS T-S ಮಾವ [ನ್ನದವಂತ ನಮನ ಸಮಾನಾ 300 008 [an 


ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌, 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾದೆ! ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಕೆಐಪಿ-101703 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


51 [ರಣ ಕನ್ನಡ [ನಡ ಧರಮ ರದ ಸ್ರಾವರ ಸಂತರಾದ ನನವ 3.00 0.08 [ಕಾಳವ ಜಾನ ಪಾಕೆಯರಾಗಡೆ'] 


ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


52 |್ತಣ ಕನ್ನಡ" [ಪಂಗಡ ನರರ ಮೋ್‌"]ನಡ ಗಾನ್‌ ವನ್ಸ್‌ನಹಣ 3.00 000 [ಕಳವ ಬಾವ ವಧವಗಾಂದದೆ; 
ಬಿನ್‌: ಪೊಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


ಬೋಲು ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 


53 RR SRE [SITE ನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಇನುಗ್ತಹ ಮನೆಯ 3:00 0.00 [ಪಾಠವ ಬಾವ ವಧ್ಗವಸಾಂಡಕಿ] 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


54 [ದೌಣ ಕನ್ನಡ [ಘಾ ರದ್ರಾಪರ ಕಟಾನ್ನಾ ವ್ವ 300 0.00 Te ನಾವಸೊಕಾಹವಾಗಿಡೆ: 
ಬಾಬು ನಲ್ಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಜಿ. 
[ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


55 [ದಗ ಕನ್ನಡ [3S STS SE ಗ್ರಾಮರ್‌ "ಡಾಬಿಗ 3.00 — 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಕವಾಗಿ 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
[ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಬಿಐಪಿ-101519 
[ಒಡಗಿಸುವುದು. 

56 | ರ [gone [OS [ord ಸಾವರ ಬಾಡ ನನ್ನ್‌ ಪಂಡ 300 0.08 Trees ಭವಾಗಿ 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌, 


ಸರ: ಎಂಪಿಐಪಿ-101490 


ಉಡಕೆ'ಗ್ರಾಮಡ ವಾದ`ಷಾವನ' ಇವರ 3.00 - 008 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಕವಾಗ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಲ: ಯುಜೆಜಿಕೆಐಪಿ-10832 


57 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ Fs AST 


mls 

ಬಾರ್ಮ್ಹಾಮಡೆ 3.00 | 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಸವಾಗ 
ಪಿಬಿಗೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಶೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 
'ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯ ಸಂ ಕೆವಿಪಿ-101700 


58 


59 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 4702~- ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟಕ ಆರಂಚೋಡ'ಗ್ರಾವದೆ ನೀರಪಡ್ಯೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3.00 0.08 ಸಾಳವ್‌ನಾನಕಾಕಯವಾಗಡ್‌ 
ಪೂವಳೆ ಕೋಂ: ಪೊ್ರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ] 'ವಿಮ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು, 


ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್‌ಕಾಕ್ಗಪತ್ತ 3.25 0.00 ಕೊಳಪ ದಾವ್‌ನನಗೊಂಡದೆ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಕೋಂ: ಅಂಬೊಡಿ 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಷ ಡೊೋವ್‌ 


7ರ2- ವಿಕಸನ ಮೋವ್‌ಮುಂಡಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಾ 325 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಖತಿಕವಾಗಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿಂಗು ಕೋಂ, ಬಾಬು ಇವರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (ಆರ್‌.ಆರ್‌. 


ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10879 


ಸ್ರ 


ಥಿ 62 [HR AE TS TSS FF RE TOSS ಗ್ರಾಮರ್‌ "ಪಾಡು 3.25 T 008 dd Eನ್‌ಬಾತಡರಾಗಡ] 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜ ಕೋಂ; ಕೊರಗ ಹರಿಜನ [ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಠವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ವ 1 
63 [ದಕಣ ಕನ್ನಡ"|ಬೆಳ್ತಗಡ ಷರಾ ಮಾವ |ನನ್ಸರ ಸ್ವಪನ್‌ ತನನ ನಾನ್‌ 325 0.08 |ಕಾಮಗಾರ ಭಾತಕವಾಗ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್‌.ಆರ್‌. 


ಸೆಂ; ವಬಿಬಪಿ-101570 


*_ 
| 
ಮಂ! 


NS SR | 


64 [ನಕಣ ಕನ್ನಡ [ಸಂಗದ Tiss ವಾದದ ಹಂಡಡ್ಯ ಸರ 3.00 TT 0.00 |ಕಾಳವೆ ವಾನಿ ವಘ್ಗವಸಾಡಡೆ: 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೀಂಕ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


68 [ರಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ | or ಘರ ಪವ [ವರರ ಬಂಡಡ್ಕ "ಎಸ್‌ಸಿ; 10.00 - 10.23 “ಷರ ವಾಗ ಧಾ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ೀರಾವರಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಟರ್‌.ಆರ್‌.ನಂ: ಬಿಐಪಿ 54057 
is [CNC BT] ರಾನಾ ಗ್ರಾಮಡ'ನನ್ಕಜಹ Beil- 10.00 10.25 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘವಾಗಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಂ; ಎಸ್‌ದಿಐಪಿ 
22667 


57 [oe [ವ OST RE ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುತ್ನಡ್ಗ' ವಷ್‌ 10.00 10.34 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಂ: ಚಿಕೆಐಪಿ 13032 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


rela ವ A7i-ವಕಘ ಹೋದಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಧರೆ ET 10.00 ii 10.32 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಸಾರಡದೆ: 
ಏಸ್‌.೩,  ಕಾಲೊನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಲ: ಎಸ್‌ದಿಐಪಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 211645 
69 [ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ರಾ ಹಾನಸ[ನಾಕ್ರರ ಸ್ರಾವ ಇನ 10.00 10.25 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭತಕವಾಗ 
ಎಸ್‌.ಓ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಂ: ಎಸ್‌ಎಐಪಿ 


211633 


[sg Teg ನ್ನಡ ಡವ or ad ಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ `ಸಂಷಾಡ 10.00 10.24 ame ವಾಗ 


ವಿಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನೀರಾವಃ ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನೆಂ; ಎಸ್‌ವಿದಪಿ 
211632 
a aS ಕಾಡಿ ್ರಾಪಡ್‌"ಪಟ್ನಡ್‌ 10.00 TRS SEN 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ೀಳ್ದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಂಡ 10.00 10.23 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಿಕವಾಗಿ - 


ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


TS 


'ಜಸೆ' 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಡಬ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆರ್‌,ಆರ್‌.ನೆಂ: ಎಸ್‌ವಿಐಪಿ 
211666 
ಘಟ್‌ಮೋವ ಡಂವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಾರ 'ಎಸ್‌3. 10.00 + 10.35 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂದಿಷ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಂ: ಚಿಕಿಐಪಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 13031 


ಧಾ ಮರಮ್ಠಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪೈಕೆ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ತಿಂಡಿಆಕಟ್ಟು! 


$7 TR ಕನ್ನಡ ಡದ ET ಲಾಡ ಗಾನದ ನಷ್ಠ 10.00 1037 [ಗಾಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ! ಆರ್‌.ಆರ್‌,ನಂ; ಚಿಕೆಐಪ 
ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 13007 
ues a 
75 [ಪಣ ಕನ್ನಡ [ಮಂಗಳೊರು [4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ '|ಕಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಮಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 20.00 16.66 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭ್‌ತಿಕವಾಗಿ 
ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
76 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಮಂಗಳೊರು [ ಘರಾ" ನಡಪದವ ಸ್ರಾಮಡ `ಬಡಾತೆ 50.00 0,00 [ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ, [ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ 
ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 
+ ho 
FR RE SRS or ನನೇಷ ಧಡ ಮೋವನವಂಜಾರು'ಗ್ರಾಮದಣ್ನಪುಣಿ" ನಂದ 30.00 24.26 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
78 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಪುತ್ತೂರು ord FEIT ಸನ್ತಿನಂಗಡ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಯಗುಂಡಿ 100.00 106,42 [ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ" 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ರಚನೆ. 
79 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |ಬಂಟ್ನಾಳ ET) 400.00 


50 [ನನ ಕನ್ನಡ 
81 ನ್ನ 


ಸತಾರ ಗ್ರಾವಡ'ಇತನಾರ್‌ಪಕಕಷ್ಟ 
[ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


50.00 0.06 


| 


ನಾವಗಾರ ಪ್ರತಚತ್ತಡೆ 


ತಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


25.00 


ಷರ್‌ ಹೋಡ್‌|ಡೇವಡ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಯೆಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


[ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಜಮಿಂನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


25.00 


ವಾ 


771.00 


0.00 


372.37 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 


PETES 


ಪುತ್ರಾ “07 ರವನ ಇಪಯಾೋವ 


ಶಾಂತಿಗೋಡು""ಗ್ರಾಮೆದ ದೀರಮಂಗಿಲ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಕೊಳವೆ ವಿಶ್ವರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 


25.00 


11.36 


ನಾವಗಾರಿ ಘವಾಗ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮ 


| 2 FAIRS oi hoes ನಮಾ 


್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ  ನೆಡಾಯು: 


3.25 


Az Nod ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹತ್ಯಡ್ಡ ಗ್ರಾಪದ ಮದನನ ಎರವಿಕ್ಟ 
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್‌: ಕುಂಲ 
ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3,25 


0.00 


ಇಷ ಜಾನ'ನಾಕದಡೆ' 


ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ 


[ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


1 


RT TIE TE NEST NRT TRE ಗ್ರಾಮೆದೆ`ಆನ್ನಾಡನರವಕ್ತ 325 [0.00 aS Sನಾಕನಡೆ 
ಶ್ರೀಧರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್‌: ಗುಮೃಣ್ಣ 
ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಪಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

5 |[ದ್ನಣ ಕನ್ನೆ ಚೆಳಂಗಡ 4702- ಗ೦ಜನೆ ಉಪೆಯೋದ "RS ವರ WEE 3,25 0.00 ವಿಳೆಲ 
ಸಾಂತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

p) 

6 [Sc WS |IgoNe NOT oes med [ವರವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಕತ್ಟಾಡ 300 0.00 — ನವ್ಯ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ: ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ 
ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

7 |p FS [SoG [NNT NEES WE JESS ಕಷ್ನಣ್ಣ ಎನ 300 0.00 ವ ಕಹಾಕದದ್ದು, 
ಡೀಕೆಯ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್‌; ಸೂರ್ಯ ಎಂಸೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ 
ಐವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

[NEA ಸ [ರಡ 4707-75 ಉಪಮಾ ಥರ್ಥಳ ಗ್ರಾವನ ಇನ್ನ ತನನದ 3.00 0.00 [ಕಳವೆ ಬಾವ ಸೊಕೆದಡೆ" 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |ಬೆಳೆಂಗಡಿ 4702 oSನ ಉಪಯೋವನೆ ವ ಮದ ನಾನಾಡಿ ಶಿವೆ J ವಿಫಲ 

9 [ಡಕ $: ಸಿಳ ಗ್ರಾ ಸ್ಪ 3.00 0.00 
ನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಾಮ ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

10 |S FRE Sg [iE ToS SERA ad ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಾ ಮಾಜಾಡ 300 0.00 ಸವ್‌ಜಾನ್‌ಸಾಕನಷ್ಟ | 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಶಿವಯ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ 
ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ley ಕನ್ನಡ ವಿ ಗರವನ ಇಪಷಾವ|ನದವೈರಾ ಗ್ರಾಮ 5ನ ನಾಜ್ಯ್‌ 325 0.00 ಸಷನಾನ`ನಾಕನಷ್ಟ | 
ಬಿನ್‌: ದಿ: ಬಾಬು ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

12 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ`]ಮೂಡರುಕ್ರೆ 707-ಗರವನ ನಪಯಾವ್‌ ವಗ ಗ್ರಾವರ ನಷ್ಟ ನಾಯ್ಕ"ಇಷರ 3.25 0.00 |ಪಾಳಪದಾವ್‌ ಸಾಕನಡ್ದ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ! ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ರ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, 

I ಸರ್‌ ವರ್‌ ನವನ್‌ ವನ ಸನಾ 

13 [Sn ಕನ್ನಡ ಡದಕ್ರೆ"[7-ಗರನನ ಉಾಪಡೋವಪುತಗ ಗಾವ್‌ ನದ ನಾಯ್ಕ ಇವೆರ 325 0.00 ಾಳವೆನಾವ"ನಾರದದ್ದ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ 
ಒದಗಿಸುವುದು, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

14 Jain ನಡ ಮಾಡದೆ le ಗರವನ ಡಮ ದೇತ ನಮ್ಯ ನನ್‌ ಪರಹತ್ಪ 325 0.00 [ಸಾಳವಬಾವ್‌ಸಾಕನಡ್ಡ | 
'ಮತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ 
ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ |ಮೂಡಬಿ! 02 Noeನ ಉಇಪಯೋದನೆ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೂಕ್ತ ನಾಯ್ಯ 3.00 0.00 


ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


Re 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲಿಕ್ರ"T- ಸರವ ಉಯ್‌ 


3707- ಗರವನ ಉಪಯೋಜ 


ದಯಾನಂಡ ನಾಯ್ಯ ಇವ: ಕೃಷಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


RS 


wl 


ಪುತ್ರಿ" ಗ್ರಾವರ ತಡಿರ್‌ ನಡುವನ 300 0.00 [ಾಳವಬಾನಿ ಕೌಕನಡ್ಡ 
ಸೇಸು ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

17 [gn ನವರಾಗ ಗರವನ ಇತಹಾನನ ಮಾರೂರು ವರ ಸನಾ 3.00 000 Se ಕೊರವದ್ದಾ 
ಡೇಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, 

18 ರಣ ಕನ್ನಡ |ಮೂಡರತ್ರ ಗ ಗರನನ ಕಾರವನ್ನು ಸಹನ ನಾಯ್ಯ 300 0.00 [ಕಾಸವೆವಾನಸಾರನದ್ದಾ 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

49 [ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ [ನಳ್ಳಿ 02 TOES ಉನ್ಮಾದ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಕಮಾರ ಚನ್ನಪ್ಪ 3.25 0.08  |ಕಾಮಗಾರಿ ಛೌತಕವಾಗಿ ] 
ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಂ: ಪಿಬಪಿ 70630 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

20 [ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ [ನತ್ಯ 702-75 ನಪಮಾನನಾರ ದದ ಇಷಾ 3.25 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಿಕವಾಗಿ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌, ನೆಂ: ಬಿಐಪಿ 58697 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ae ಕನ್ನಡ A 4702- ಗರನ ಉಪಯೋಜನೆಅಮರಪಡ್ಡಾರುಗ್ರಾದದ ಕರತಯಡ್ಡ ಮಗಾ ಘತವಾಗ 

24 [ದಕಣ ಕನ್ನಃ [] ಫಸ SR aise ಸ್ಯ 3.25 0,08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಭತಿಕವಾಃ 
ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಯ ಇಜರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನೆಂ; ಬಿಐಪಿ 58698 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

22 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಳಿ 702 ರನನ ಮಪಯೋದನೆ ಪತ್ಕಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ 3.25 0.08 ಕಾಮಗಾರ ಘಾ -] 
ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೊಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

[ಮುಖಾಂತರ ರಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರ್‌.ಆರ್‌, ನಂ: ಪಿಬಪಿ 70631 
ಒದಗಿಸುವುದು, 

4702-7ರನನ ಉಪನಯನ ಅರ್ಯ ಸ್ರಾವದ ಕೀಡ ನಂದರ 300 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘತಕವಾಗ "| 
ರೆಂಗತ್ತಮಲೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಂ: ಎಸ್‌,ಐ.ಪಿ, 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 58695 

24 |ದಣ ಕನ್ನಡ [ಸುಳ್ಳಿ ನದ್ಧಾಜ ಗ್ರಾಮವ ಕಾರ್ಲಾಡ 3.00 0.08 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘಾಕವಾಗಿ 
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ, ಆರ್‌.ಆರ್‌, ನಂ: ಎಸ್‌.ವಿಐ.ಪಿ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 212386 

25 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಸುಳ್ಳ 4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ '|ಪಾಲ್ತಾಡಿ 'ಗ್ರಾಮದೆ' 'ಕುಂಜಾಡಿ`'ಶ್ರೀಮತಿ 3.00 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಘತವಾಗಿ 
ಪ್ರೇಮ ಅಪರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರ್‌.ಆರ್‌, ನಂ: ಎಸ್‌.ವಿ.ಐ.ಪಿ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 212387 

26 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದೆ ಪತ್ತುಕುನಂಜ 3.00 0.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆರ್‌.ಆರ್‌, ನಂ: ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ, 
58694 


ಮೂ 


J ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಂಗಳRS TI702- noen ಉಪಮಗಾವ್‌ ಸಎಡಪವಪು ಗ್ರಾಮದ ಒಜ್ಜೊರು 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


25,00 


0.00 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಫೋರ್‌ 
ಕಿಡ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


p @ ವನ ™ 
28 [ದ್ಷಣ by du 4702- nocd ಉಪಮೋಜಕೆ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಆಣಿಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಎಟ್ನಪಡ್ಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂದಕ 25,00 


| 20.16 [್‌ ಪೂರ್ಣಸಾರಡಡೆ" 


29 |ಕಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ [ಬಂಟ್ಞಾಳ 4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಫೇ" 5 


Lt 


ದಲಿ”ಗ್ರಾವರ ಇಂುಪೋಡನಂದಕ್ತ 50.00 40.34 [ಕಾಮಗಾರಿ ಘನವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಹಜೆ. 
ನತ 203.00 7250 | 


